ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 68 ಸಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ 2೦೦1 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾರದ ಸಜಿವಾಲಯ, 
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕಃ19-೦4- 2೦೦1 


ಇಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ಸಗರಾಭವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಟಿ, 


ಇವರಿಗೆ: 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ, 
n/ ವಿಧಾನ ಸೌಧ 
{Y ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾಸ್ಯರೆ, 


ವಿಷಯ:- ವಿಧಾನಸಭೆ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅಭಯ್‌ ಪಾಟೀಲ್‌ 
(ಬೆಳಗಾಂ ದಕ್ಷಿಣ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪುಖ್ನೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ:376೦ ಕ್ಲೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. 


kkk 


ಮೇಲ್ಲಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಿಧಾನಸಭೆ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅಭಯ್‌ 
ಪಾಟೀಲ್‌ (ಬೆಳಗಾಂ ದಕ್ಷಿಣ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:376೦ ಕ್ಥೆ ಉತ್ತರದ 1ರ 
ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ, 
ಖಾಲ. ೫ 
VD (ಲಅತಾಬಾಲು.ಕೆ) 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಯೋ.ಮೇ.ಕೋ) 
ನಗರಾಭವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ. 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
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ಆಗುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಯು 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಅಭಯ್‌ ಪಾಟೀಲ್‌ (ಬೆಳಗಾಂ ದಕಣ) 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 26-03-2021 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಮಾನ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು 
ಘ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 
ಸಂ 
ಅ | ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 46.736 
ಅಮೃತ್‌ ಕಿ.ಮೀ. ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಸದ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಸುವ 
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.5111.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಎಷ್ಟು ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಷ್ಟು | ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಒಳಚರಂಡಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದ 5ದಿನಾಂಕ:14.10.2016 ಮತ್ತು 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ; | ಕಾಮಗಾರಿಯು  ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನಾಂ೦ಕ:13.10.2019 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ;| ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್‌ - 20201 ಕೈ 
(ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆರಂಭ, | ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ 
ಮುಂತಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ | ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಲೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ: 
ಭಿಜರಗಳನುತ * 740 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ 325 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಮತಕ್ಷೇತ್ರವಾರು, ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಶರು ಗಿರ * ರುಕ್ಮಿಚಿ ನಗರದಿಂದ ಕೆ.ಎಂ.ಎಫ್‌. ಡೇರಿವರೆಗೆ 450 ಮಿ.ಮೀ. 
ನೀಡುವುದು) ವ್ಯಾಸದ 210 ಕಮೀ. ಏರುಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ 
ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

* ರುಕ್ಮಿಣಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 5 ಮೀ. ವ್ಯಾಸದ ತೇವಬಾವಿಯ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಚೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಳೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ: 

* 39.356 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ 33.206 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆ 
ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

* ಬಳ್ಳಾರಿ ನಾಲಾ ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು 
ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಿಕದವರೆಗೆ 1200 ಮಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಸದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ. 
ಏರುಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

* ಬಳ್ಳಾರಿ ನಾಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 18 ಮೀ. ವ್ಯಾಸದ 
ತೇವಬಾವಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಆ | ಅಮೃತ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ |! ಬಂದಿದೆ. 
ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ-ಸ್ವಲ್ಪ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 36.456 8.ಮೀ.ನಷ್ಟು ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಸದ 
ಮಾಡಿದ್ದು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೇ ಕೆಲಪೊಂದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 6೩p ।೦sin್ರ ಉಳಿದುಕೊಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಇರುವುದರಿಂದ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನವೆಂಬರ್‌ - 2021 ರ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ 


ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 
ಬಂದಿದೆಯೇ ; ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, 
ಯಾವಾಗ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು 
? 


ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 2447 
ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ / 
ಇಲ್ಲದಿರುವ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ; ಇದರಲ್ಲಿ 
ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ 
ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 
ಮತಕ್ನೇತ್ರವಾರು 
ನೀಡುವುದು 


ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ವತಿಯಿಂದ: 


ಚೆಳಗಾವಿ_ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎರಡು ಪಾತ್ಯಕ್ಲಿಕ 
ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ 


1. ಬೆಳಗಾವಿ (ಉತ್ತರ) ವಾರ್ಡ್‌ 
ಮತ್ತು 46 &48 (ಭಾಗಶ) 


2. ಬೆಳಗಾವಿ (ದಕ್ಷಿಣ) ಪಾರ್ಡ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ : 345 & 6 (ಪೂರ್ಣ) 
ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ :7 &8 (ಭಾಗಶಃ) ರಲ್ಲಿ 2447 ನಿರಂತರ ಬೀರು 
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಸಂಖ್ಯೆ : 44 & 45 (ಪೂರ್ಣ) 


ಉಳಿದ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೆರವಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಿಕ 
ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಧುನೀಕರಣ ಯೋಜನೆ 
(ಕಯುಡಬ್ಲ್ಯೂವಎಸ್‌ಎಂಪಿ) ಯಲ್ಲಿ 2447 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು 
ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕನನೀಸ ಮತ್ತು ಒಚ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ: 
ಪುಸುತ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 247 ನಿರಂತರ ವೀರು ಸರಬರಾಜು 


ರುವ ವಾರ್ಡುಗಳು. 


ದಕ್ಸಿಣ ಮತಕ್ಲೇತ್ರ- 
* 4ಪೂರ್ಣ ವಾರ್ಡುಗಳು (3,45 ಮತ್ತು 6) 
* 2 ಬಾಗಶಃ ವಾರ್ಡುಗಳು (7 ಮತ್ತು 8) 


ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಟೇತ್ರು - 
* 2 ಪೂರ್ಣ ವಾರ್ಡುಗಳು (ಸ೦ಖ್ಯೆ 44 ಮತ್ತು 45) 
* 2 ಭಾಗಶಃ ವಾರ್ಡುಗಳು (ಸಂಖ್ಯೆ 46 ಮತ್ತು 48). 


ನಗರದಲ್ಲಿ 2447 _ ವಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಇಲ್ಲದಿರುವ 


ವಾರ್ಡುಗಳು. 


ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ನೇತ್ರು - 

* 20 ಪೂರ್ಣ ವಾರ್ಡುಗಳು (ಸಂಖ್ಯೆ 1 2 ಮತ್ತು 9 ರಿಂದ 26 
ರವೆಗೆ). 

* 3 ಭಾಗಶಃ ವಾರ್ಡುಗಳು (ಸಂಖ್ಯೆ 7,8 ಮತ್ತು 27). 


ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಲೇತ್ರ - 
©° 233 ಪೂರ್ಣ ವಾರ್ಡುಗಳು (ಸಂಖ್ಯೆ 
ರವರೆಗೆ,41,43,47,49 ರಿ೦ದ 54,57 ಮತ್ತು 58). 
* 7 ಭಾಗಶಃ ವಾರ್ಡುಗಳು (ಸ೦ಖ್ಯೆ 27,40,42,46,48,55 ಮತ್ತು 56). 
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ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ - 
* 3 ಭಾಗಶಃ ವಾರ್ಡುಗಳು (ಸ೦ಖ್ಯೆ 40,42 ಮತ್ತು 55) 


ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ - 
* 1 ಭಾಗಶಃ ವಾರ್ಡು (ಸ೦ಖ್ಯೆ 56) 


ಪ್ರಸ್ತುತ 24/7 ಯೋಜನೆಯ 


ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು 
ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು; 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅವಧಿ, 
ರೂಪುರೇಷೆಗಳು, ಯೋಜನಾ 
ಖವರಗಳನ್ನು 
ಹೊಂದಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ 
ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು; 
ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ 
ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ 
ಹಾಗಿದ್ಮಲ್ಲಿ, 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಯಾವಾಗ 
ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ; 
ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ 
ಕುರಿತು ಕಾರಣ ತಿಳಿಸುವುದು. 


ಪ್ರಸ್ತುತ 2447 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು 
ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕ ವಲಯ 
247 ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ 
ಪುದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ 
ವತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೆರವಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ವೀರು 
ಸರಬರಾಜು ಆಧುನೀಕರಣ ಯೋಜನೆ (ಕೆಯುಡಬ್ಬ್ಯ್ಯೂಬಎಸ್‌ ಎಂಪಿ) 
ಯಡಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳು: 


ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: ರೂ.427.00 ಕೋಟಿ 
11.5 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ : ರೂ.280.10 ಕೋಟಿ 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.707.10 ಕೋಟಿ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸ-ನಿರ್ಮಾಣ-ನಿರ್ವಹಣೆ- 
ವರ್ಗಾವಣೆ (8೦7) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ 
ಸಂಖ್ಯೆ : ನಅಇ 279 ಪಿ.ಆರ್‌.ಜೆ 2018 ದಿನಾ೦ಕ:22.10.2018' ರಲ್ಲಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆದು, ಮೆ|| ಎಲ್‌ 
&ಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌, ಚೆನ್ನೈ ರವರಿಗೆ ಜೂನ್‌-2020 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ವಿವರಗಳು : 


ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ : ರೂ.571.35 ಕೋಟಿ 
11.5 ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ : ರೂ.232.78 ಕೋಟಿ 
ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.804.13 ಕೋಟಿ. 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅವಧಿ ಐದು ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದ 2020 
ಜೂನ್‌ ರಿಂದ 2025 ಜೂನ್‌ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರದ 7 ವರ್ಷಗಳ 
ಅವಧಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ 
Design- Build- Operate- Transfer (D807) nುತ್ತಿಗೆದಾರರು 
ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅವಧಿಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಜೂನ್‌ - 2025 
ರಿಂದ ಜೂನ್‌- 2032 ರವದೆಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಮೆ| ಎಲ್‌ ೩&೩ ಟಿ ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 15.06.2020 ರಂದು 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೋವಿಡ್‌-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ 


ರೋಗ ಹರಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯದ 
ಅವಧಿಯನ್ನು 3 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
Topographic and Infrastructure Sef Customer Survey 


ಸಮಿೀೀಕ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ 
ಕಾರ್ಯವು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರಕ್ಕೆ ನೀರು 
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ 
ರಕ್ಕಸಕೊಪ್ಪ ಜಲಾಶಯದ 
ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, 
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ 
ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಪೋಲಾಗಿ 
ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ನೀರನ್ನು 
ತಡೆದು ಇನಷ್ಟು 
ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ 
ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದೆಯೇ  ; 
(ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ರಕ್ಕಸಕೊಪ್ಪ ಜಲಾಶಯವನ್ನು 1962 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು: : 
ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ 
ಜಲಾಶಯದ ಮೂಲ ಗರಿಷ್ಠ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟಿ 2475.00" ಇದ್ದು, 
ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 0.587 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ನೀರಿನ 
ಮಟ್ಟವನ್ನು 2014-15ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ 2476.50' ಗಳಿಗೆ 
ಎತ್ತರಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 00586 ಟಿಎಂಸಿ. ನೀರನ್ನು 
ಶೇಖರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದು, 2017-18ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ 
ವೀರಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು 2477.00" ಗಳಿಗೆ ಎತ್ತರಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ೦.೦2 
ಟೆ.ಎಂ.ಸಿ. ನೀರನ್ನು ಶೇಖರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಲಾಶಯದ ಪ್ರಸ್ತುತ 
ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 0.6656 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಇರುತ್ತದೆ. 


ಜಲಾಶಯದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ 
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳವ ಬಗ್ಗೆ 
ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಈ `ಈುರಿತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 


ಜಲಾಶಯದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 


ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಾಧಕ-ಭಾದಕ ಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿ ನುರಿತ ತಜ್ನರಿಂದ ವರದಿ ಪಡೆದು 
ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆಯೆಣ; ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾರು 

ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ; ಅದರ ಬಗ್ಗೆ 

ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು 

ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕಮಗಳೇಮ ? 


ಸಂಖ್ಯೆ:ನಲಇ 68 ಸಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ 2021 


(ಬೇವ ಸ್‌ 


ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು 


ತರ್ವಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆೇನಅಇ 223 ಎಸ್‌ಎಫ್‌ ಸಿ 2021 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಜಿವಾಲಯ, 
ವಿಕಾಸಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾ೦ಕ:17-06-2021. 
ಇವರಿಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ, 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ, 
ನಿಧಾನಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೇ, 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ 
ಕೆ.ಎಂ (ಅರಸೀಕೆರೆ ರವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ 
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:3984ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ 
ಕೆ.ಎಂ (ಅರಸೀಕೆರೆ ರವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:3984ಕೆ ಉತ್ತರದ 10 
ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನಾನು 
ವಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 


Oodp9DE 


(8ೆ. ಲಲಿತಾಬಾಯಿ) 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ. 


ಲ್ಲ 
Zen otk 


ಕನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಟೆ 


ಹುಕ್ತೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದೆ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1 :"7ತ584 

ಸದಸ್ಯರೆ ಹೆಸರು f | ಶ್ರೀ ತಿವಟಂಗೇಗೌಡ ಕೆ.ಎಂ ಆರಸೀಕೆಕ್‌ 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : |26-03-2021 

ಉತ್ತರಸುವ ಸವರು |: ಹಾಸ್ಯ ಪಾರಾಡಾತಹಾಗೂ ಸ್ಥಾಕ ಸವರು 


ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ. 

ಅ |ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲ ಪನ್ನರ್ಪನನಾರ ನನಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲ 201 ರ ಜನೆಗೆಣತಿಯೆಸುಸಾರ ಇಡುವರೆವಗೊ 
ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಒಟ್ಟು 63 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಾಗಿ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು (ವಿವರ ಮ್ರಂಲರ್ಜಿಣೀರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಸುಬಂಧ-! ರಣ 
ನೀಡುವುದು) ಧ್ನ - ೫ 3 

ಒದಗಿಸಿದೆ). 

ಆ ಪದರ ಪಟ್ಟಣ ಮೂಲಭೊತ' `ಸೌಕರ್ಯಗೌಾಗಾನಿ ಸರ್ಕಾರವು ಎಸ್‌ಎಫ್‌ 
ಪಂಜಚಾಲುತಿಗಳಗೆ ನೀಡಲಾದ | ಮುಕ್ತನಿಧಿ. ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ 
ಮೂಲಭೂತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಸೌಕರ್ಯಗಳೇನು: 


ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ  ಮುಕ್ತನಿಧಿ ಅನುದಾನದಡಿಯ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಸಲು 1) ಕುಡಿಯುವ ಸೀರು ೨) ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಳ್ಲೆ 
3)ಮಾಂಸ, ಕೋಳ ಹಾಗೂ ಮೀನು ಮಾರುಕಲ್ಲಿ 4)ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ 
ಮಾರುಕಟ್ಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ರ)ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವುದು 6)ಸ್ಕಶಾನ ಅಭವೃದ್ಧಿ 7)ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ತಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ _ ಕುಡಿಯವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 1)ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಅಕಗೊಳಆಸುಪುಯ/ ಸ್ವಚ್ಛದೊಳಸುವುದು 
2)ಹೈಡ್ರೋಫ್ಯಾಕ್ಷರಿಂಗ್‌ 3)ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಪೈಪುಗಳ ದರಸ್ಳಿ/ 
ಬದಲಾವಣಿ 4)ಹೊಸ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯಲು ಹಾಗೂ 
ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 5) ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 
ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಪಂಪು ಮೋಲಾರ್‌. 
ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣಿ ಮೊದಲಾದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ 
ವಿಷೇಚನಾನುಪಾರ ವಿವಿಧ ಅಭವೃಧ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 
ನಗರ ಸಳೀಯೆ ಸಂಷ್ಥೆಗಳಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ 
ಜಡುಗಡೆಗೊಆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ನಗರೋತ್ಸಾನ (ಮುನಿಸಿಪಾಅಆಟ) 3ನೇ ಹಂತದ. ಯೋಜನೆಯ 
ಹೊಸದಾಗಿ ಸೈಜಸಲಾದ 4೦ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಲಯುತಿಗಳಣೆ ರೂ. ೮.೦೦ 
ಕೋಟಗಳನ್ನು ಹಂಚಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಸುಬಾನದಲ್ಲ 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿ, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭವ್ಯದ್ಧಿ. 


{ 


ಮಕೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ `ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಭವ್ಯಧ್ಧಿ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳನ್ನು |" 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಯ 


ಮಾರ್ಗಸೂಜಿಗಳಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಅನುಷ್ಠಾಸಗೊಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಗೆ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಡುಗಡೆಗೊಆಸಲು 
ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಚ್ಚ ಭಾರತ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಣೇರಿದ ಪಟ್ಟಣ 

ಪಂಚಾಲಯುತಿಗಳಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಸಮುದಾಯ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಶೌಚಾಲಯಗೆಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾಹನ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಬರೀದಿ ಹಾಗೂ 
ಸಿವಿಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಸಲು ರೂ.17.19 ಕೋಟಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು 
ಎಸ್‌.ಬ.ಎಂ ಅಡಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಇ ಮೇಲ್ಪರ್ಜೇಗೇರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಣ 
ಪಂಚಾಯುತಿಗಳಲ್ಲ ಪ್ರಂತ 
ಕಟ್ಟಡ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ 
ಪ್ರಕರಣಗಳೆಷ್ಟು: 


ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಣ ಪೆಂಚಾಯೆತಿಗಳಲ್ಲ ಸ್ಪಂತ ಕಟ್ಟಡ ಇಲ್ಲದೆ 
ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 2೦ ಇದ್ದು ಅನುಬಂಧ-೭ ರಲ್ಲ 
ಒದಗಿಸಿದೆ. 


ಈ ಸದರಿ ಪಟ್ಟಣ 
ಪಂಚಾಯುತಿಗಳಗೆ ಪೂರ್ಣ 
ಪ್ರಮಾಣದ  ಸಿಬ್ಯಂದಿಗಳನ್ನು 
ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ? 


ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 'ಸೊತನವಾಗಿ`ಮೇಲ್ವರ್ಜೆಣೇರಿದ | 
ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಲುತಿ ನೌಕರರ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ 
ಅಧಿನಿಯಮ 19೨8 ರ ಕಲಂ 12 ಮತ್ತು 13 ರನ್ಷಯ 
ನೇಮಕಗೊಂಡು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಲ್ಲಾ 
ಪಂಚಾಯತ್‌. ರವರಿಂದ  ಅನುಮೋದಿತಗೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೂ 
ಮಧ್ಯಂತರ ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯತಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲ 
ನೇಮಕಗೊಂಡು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ 572 ಅರ್ಹ ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಯುತಿ ನೌಕರರನ್ನು ಆಯಾ ನಗರ ಪ್ಲಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲ 
ಮಂಜೂರಾತಿ ಹುದ್ದೆಗಳಗನುಣವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ 


ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಮುಂದುವರೆದು, ರಾಜ್ಯದ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲ ನೇರ 
ನೇಮಕಾತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲ ಖಾಅ ಇರುವ ಗ್ರೂಪ್‌ "ಚ'ಮತ್ತು”ಸಿ” 
ವೃಂದದ ಒಟ್ಟು 53೦ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವಿವಿಧ ವೃಂದದ ಹಿಟ್ಟು 47 
ಹುದ್ದೆಗಳಗೆ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ದೆ ಪಟ್ಟ ಪೌರಾಡಳತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ 
ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ದಿನಾಂಕ: ೦6.07.2೦೭೦ರ 
ಸೂತ್ತೋಲೆಯ ರೀತ್ಯಾ ತಾತ್ಗಾಅಕವಾಗಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದು, 
ಅನುಮತಿ ದೊರೆತೆ ನಂತರ ಖಾಅ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ 
ಮಾಡಲು ನಿಯಮಾಸುಸಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಲಇ 223 ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ 2021 


(ಎನ್‌. ನಾಗರಕ್‌ಜ್‌; ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ. 
ಪೌರಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವರು 


ಅನಮುಬಂಧ-!1 


2011 ರ ಜನಗಣತಿಯನುಸಾರ ಗ್ರಿಮಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಂದ ಪಟ್ಟಿಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಾಗಿ ಮೇಲ್ಮರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾದ 


ಚೆಳಗಾಫಿ 


ಎಂಎಲ್‌ಆರ್‌ 2 [24082015 


ಚೆಂಚರೆ ಎಂಎಲ್‌ಆರ್‌ 2015 1 20.06.2015 

ಮಲ್ಲಾಮರ ಎಂಎಲ್‌ಆರ್‌ 305 23063008 

ಯಕ್ಕಾಂಬ ಎಂಎಲ್‌ಆರ್‌ 2015 22.06.2015 
KA | ಚನ್ನಮ್ಮನ 3ತ್ರಾರು ಎಂಎಲ್‌ಆರ್‌ 3015 | 23.06.0153 
3 ಕಲ್ಲೋಳಿ | ನಅಇ 68 ಎಂಎಲ್‌ಆರ್‌ 2015 23.06.2015 
9 ಐನಾಮರ ನಅಇ 7 ಎಂಐಲ್‌ಆರ್‌ 205 | 2008.2015 


4 ಎಂಎರ್‌ಟರ್‌ 2015 22.06.2015 
ಎಂಎಲ್‌ಆರ್‌ 205 1 07.07.2015 


ಅಜ 35 ವಂವಿಲ್‌ಜರ್‌ 305 | 03102015 
ದ್‌ SN COS TEENIE 
ಕಾಗೆವಾಡ್‌ ಸೆ T0202 
ಕಣ SI 
'ವಜಯಪರ ಮೋಲ ನಅಇ" `ಎಂಎಲ್‌ಆರ್‌ ಸ 
7 ಘಫೋಲಾರ ನಲ `ಎಾವರ್‌ಆರ್‌ 
WE ನಾಲತವಾಡ ನಅಇ 38 ಎರವರ್‌ಆರ್‌ 305 | ITS 
19 ನಿದ Mi ನಅಇ 38 ಎಂವಲ್‌ಆರ್‌ 2015 | 32.06.2015 


ರನ್‌ ನಅಇ 38 ಎಂವಲ್‌ಆರ್‌ 205 35065015 
ಆಇ 40 ಎಂವಲ್‌ಆರ್‌ 305 2406208 
ಆಇ'44 ಎಂಎಲ್‌ಆರ್‌ 2005 | 2062015 
ನಸಲಇ"0 `ಎಂವಿಲ್‌ಆರ್‌ 308 0506200 

ನಅಇ] ಎಂನನ್‌ಅಡ್‌ ೫ 40S 
ಕುಡುತಿನ ನಅಇ ವಂಎರ್‌ಆರ್‌ 205 | 0620S 


CAC STEPS TE EINE 


ಹೋದಾ 


[ಪೌಕಯನ್ನುನ್‌ ಹಳ್ಳಿ" 


‘al ale 


ತುರುನಿಹಾಳ ಎ 58" ಎಂವಲ್‌ಆರ್‌ 305 123062015 § 
ಬಳಗಾನೂರ 60 ಎಂಐಲ್‌ಆರ್‌ 205 {| 23.06.2015 ಪೆ.ಫಂಚಾಯಿತಿ 
ಸಿರವಾರ” 50 ಎಂಎಲ್‌ಆರ 05 S00 SEE 
ಹಾವಷಕ್ಳ p ಸಾ" ವವರ 300 il ISIN ಘನ ~] 
ನಾನಾ SER TT RETIT HE AS TSR 
| ಹುಳನೊರು i ನಅಇ 36 `ಎಂಎರ್‌ಆರ್‌ 305 Bl 0: 5 

KE ತಾವರಗೇರಾ ಸಟ ಎಂವಲ್‌ತ್‌ ೫5 | ಹಹ 

1] 2 57" ನಂಎಲ್‌ಆರ್‌ 201 ಹ.ಪಃ 

3 `ಎಂವಿರ್‌ಆರ್‌ ೫1 ಷೆ 


ಇ 
ಇ 


|ನಠ ಇ 3ರ" ವಾಎಲ್‌ಆರ್‌ 201 
TSR STEIN TAINS 
§ SET 200 3172200 


ನರೆ [7 


ನಅಇ 73೫” ಎಂಎಲ್‌ಆರ್‌ 05 
| ಅಸ 44  ಎಂಎಲ್‌ಆರ್‌ 2018 


| ಚೌಗಳೂರು ನಗರ 


ನಅಇ 3 ಎಂಎಲ್‌ಆರ್‌ 2017 


12022020 |] 


138 ಎಂಎಲ್‌ಆರ್‌ 3015 


158 ಎಂಎಲ್‌ಆರ್‌ 205 


90 ಎಂಎಲ್‌ಆರ್‌ 2018 


“ಕಲಬುರಗಿ 136 ಎಂವಲ್‌ಆರ್‌ ೫16 p 
p ₹5 ಎಂಎಲ್‌ಆರ್‌ 218 | 05.06.2020 | ಪಪಾಂಚಾಯಿತಿ 
೫ ವಂನಲ್‌ಆರ್‌ 205 [051200 ಪೆ.ಪೌಚಾಯಿ8 
755 ಯಾದನಿರಿ ವಂಎಲ್‌ಆರ್‌ 2015 12022020 | ಪ.ಪಂಚಾಯಿತಿ 
[3 [gw 87 ಎಂಎರಆರ್‌ 307 1 13.04200 | ಪ.ಪೆಂಚಾಯತಿ 
[57 ಉಡುಪಿ 06 ಎಂಎಲ್‌ ಆರ್‌ 2019 14.08.2020 ಪ.ಪಂಚಾಯತಿ 
[38 ದಾವಣಗೆಕೆ ಎಂಎಲ್‌ಆರ್‌ 2018 20.11.2020 ಪ.ಪಂಚಾಯಿತ 
35 ಜಾಮಗಳೊಡು ೫7 ವಾಎರ್‌ಆರ್‌ 17 3504200 | ಪಪಂಚಾಯತಿ 
₹5] 5ವಮೊಗ್ಗ 157 ವಂಎಲ್‌ಆರ್‌ 200 17.02.2021 ಪಪಾಟಾಯ3 
8 ನಷೆಮೊಗ್ಗೆ' ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು 95 ಎಂವಲ್‌ಆರ್‌2020 702200} ಪಪಾಚಾಯತಿ” 
Fe oಗಳರುಣಾ) ಬಾಶೆನ್ಸಹಳ್ಳಿ ನಅಇ 09 ಎಂಎಲ್‌ಟರ್‌ 2020 24.02.2021 ಪ.ಪಂಚಾಯಿಕ 
8 1 ಕೋಲಾರ ನಾವಾಗವ್‌ ಹಗರ್‌ ನಅಇ'188 ಪಂಎಲ್‌ಆರ್‌ 2020 05M ಪೆ.ಪಂಚಾಯಿಕಿ 


ಷರಾ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೊಡ್ಡೆತೋಗೂರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ಕರ್ಜೆಗೇರಿಸಿದ 


ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ a 


ಟ್‌ ನರ್ದೇಶಕರೆ, 


ಪೌರಾಡಳಿತ LR 


ಗಳೂರು., 


St. No. Name of the district Name of uprgraded ULB 
§ 1 | Tumkur TP Huliyar § 
2 Udupi TP Byndoor 
3 - TP Shedabal & 
Belagavi 
4 TP M,K.Hubli 
5 & TP Almel 
6 TP Chadachana ] 
TP Kothar 
FE | lin § TP Managuli 
¥ 9 TP Nidagundi 
10 |] TP Tikota ನಾ 


TP Aminagad 


12 Bagalkot TP Belagali 
13 TP Kamatagi 
Be ಮ 
14 TP Guttal 
Haveri 
15 TP Rattiahlli 
we 
2 16 Gulbarga TP Kalagi 
17 TP Kanakagiri 
18 TP Tavaragera 
——— Koppal 
19 TP Kukanoor 
20 TP Bhagyanagar 
L sls 
21 TP Kudathini 
— Bellary — 
22 TP Mariyammana Halli | 


ರ p 


WA Poverty Allewdtion Man 


ment 


ecto ste of Miricina! Adi 


[8 


Re 


[Ls 


i 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ:ನಲಅಇ 205 ಎಸ್‌ಎಫ್‌ ಸಿ 2021 ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ವಿಕಾಸಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾ೦ಕ: 19-04-2021. 


ಇವರಿಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ, 
P ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 

ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ, 

ಸಥ ವಿಧಾನಸೌಧ, 

v4 \) ಬೆಂಗಳೂರು. 

n y. A: 

4 i ಮಾನ್ಯರೇ, 

a 

 } 

4 ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್‌ ಗೌಡ 
(ನಾಗಮಂಗಲ) ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪುಶ್ಲೆ 
ಸಂ೦ಖ್ಯೆ:3762ಕೈ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ, 

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್‌ ಗೌಡ 
(ನಾಗಮಂಗಲ) ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ3762ಕೆ ಉತ್ತರದ 350 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ಸಾನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 


cd Sl 
wa 
(ಲಅಲಿತಕಬಾಯಿ ಕೆ.) 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 


ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ. 


HDG. 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 3762 

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು |: |ಶ್ರೀಸುರೇಶ್‌ ಗೌಡ ನಾಗಮಂಗಲ) 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : | 26-03-2021 

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಸ | ಮಾನ್ಯ ಪೌರಾಡಳಿತ, ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವರು. 

hs ಪುಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 

ಅ) | ನಾಗಮಂಗಲ ಪುರಸಭೆ 
ಮೇಲ್ಮರ್ಜೀಗೇರಿದಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ | ನಾಗಮಂಗಲ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ 
ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ರೂ.5.00 ಕೋಟಿ ವಿಶೇಷ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ | ಅನುದಾನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯನಅಇ 03 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತಿಗಳ | ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ 2019, ದಿನಾಂಕ: 24-01-2019ರಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರು 
ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.5.00 | ಮಾಡಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಕೋಟಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ; 

ಆ) | ಪುಸ್ತುತ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ | ನಾಗಮಂಗಲ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ 
ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ: (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) ರೂ500 ಕೋಟಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದಡಿ 08 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ, 
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರಿಂದ ದಿನಾ೦ಕ:05-07- 
2019ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಬಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಅನುಮೋದಿತ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಪೈಕಿ ರೂ.3.70 ಕೋಟಿಗಳ 
ಮೊತ್ತದ 7 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು 
ದಿನಾ೦ಕ:08-08-2019 ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾದ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದಡಿ 
.| ಹೆಗೊಳ್ಳುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಆರಂಭವಾಗದಿದ್ದರಿಂದ 
ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶನದನ್ನ್ವಯ ಸದರಿ 
ಅನುದಾನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯನಅಇ 222 
ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ 2019, ದಿನಾಂಕ: 13-09-2019 ರಲ್ಲಿ ತಡೆ 
ಹಿಡಿಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಟೆಂಡರ್‌ 
ಕೆರೆಯಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಇ) |ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ 
ಕರೆಯುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ನೀಡದೆ ಹೌದು 
ಅನುದಾನವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದಿರುವುದು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕೆ, ಬಂದಿದೆಯೇ; 

ಈ) | ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈಗಲಾದರೂ | ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು (ನಾಗಮಂಗಲ ಕ್ಷೇತ) ಇವರು 
ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು | ದಿನಾಂಕ:15-02-2021 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ 
ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು | ನಾಗಮಂಗಲ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾದ ರೂ.5.00 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕ್ರಮ | ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮರು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ 


ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೇ ? 


ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ, ಸದರಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಕಡತ 
ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 242 ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ 2020 (ಭಾಗ-1) ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ 
ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಸದರಿ 
ಅನುದಾನವನ್ನು ಮರು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು 
1 ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು. R 


ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಲಅ*ಇ 205 ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ 2021 
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ETT pi 


(ಎನ್‌. ನಾಗರಾಜ್‌, ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ) 
ಪೌರಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವರು 


ಕನಾಣಟಕ ಸಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 73 ಪಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ ೨೦೦1 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಜಿವಾಲಯ, 
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾ೦ಕ:19-೦4-2೦೦1 


ಇಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ನಗರಾಭವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಟಬಿ, 


ಇವರಿಗೆ: 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
/ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ, 
/ ವಿಧಾನ ಸೌಧ 


yf U4 
11 A. ಬೆಂಗೆಳೂರು. 
“¥ ಸ 
4 
9 ವಿಷಯ:- ವಿಧಾನಸಭೆ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್‌ ಡಿ. 


(ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ದಕ್ಷಿಣ) ಇವರ ಚುಕ್ಷೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ:379೦ ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. 


KKK 


ಮೇಲ್ಲಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಿಧಾನಸಭೆ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್‌ a (ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ದಕ್ಷಿಣ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ 
ಸಂಖ್ಯೆಃ 3790 ಕ್ಸ ಉತ್ತರದ 15 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ "ಇಕುಹಿಸಿ ಸಯ 
ನಿರ್ದೇಶಿಸ ಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ, 


Mm DS) & 
> ಸ 
HS) (ಲಅತಾಖಾಲಯು.ಕೆ) 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಯೋ.ಮೇ.ಕೋ) 


ನಗರಾಭವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾ೦ಕ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


3790 

ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್‌ ಡಿ. (ಮಂಗಳೂರು 
ನಗರ ದಕ್ಲಿಣ) 

26-03-2021 

ಮಾನ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು 


ಸಂ 


ಪ್ರಶ್ನೆ 


ಉತ್ತರ 


ಮಂಗಳೂರು 
ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ನೂತನ 
ಬಸ್‌ ಎಬಿಲೂಣ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ 
ಗಮನಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 


ಮಹಾನಗರ 


ಬಂದಿದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರ 
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 
ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳೇನು; 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ನಲಇ 51 ಸಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ 2020, 
ದಿನಾಂ೦ಕ:20.05.2020 ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಪಂಪ್‌ವೆಲ್‌ ಬಳಿ 
'ಪಿಪಿಪಿ' ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.445.00 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್‌ 
ಬಸ್‌ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ ಕ ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, 
ಯಾವುದೇ ಬಿಡ್ನುದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ 
ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಲ್ಲಿ ನೂತನ 
ಸುಸಜ್ಜಿತ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ 
ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ 
ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಿ 
ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; 


| ಭೂಮಿಯನ್ನು 


ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ, 
ನಿಲ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ 
ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ 
ಹಾಗೂ ಬಸ್‌ 

ವಿಳಂಬ 


ಬಸ್‌ 
ಸರ್ಕಾರ 
ಕ್ರಮಗಳೇನು; 
ನಿಲ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 
ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ 
ಕಾರಣಬೇನಮು? 
ನೀಡುವುದು) 


(ವಿವರ 


ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ಲಿಯಿಂದ 
ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 6 ಪಕ್ಕದ ಪಂಪ್‌ವೆಲ್‌ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಇರುವ 
ಸರ್ವೆ ನಂ 71 ರಲ್ಲಿ 723 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ ವಿಲ್ಮಾಣ 
ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ 
ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ಕಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಯ್ಕಿರಿಸಿರುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 


ಪಿಪಿಪಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, 
ಯಾವುದೇ  ಬಿಡ್ನುದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ 
ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 73 ಸಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ 2021 


ಪಃ ವಿ. A 


ಧಗರಾಬಿವೈದ್ಲಿ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅ*ಇ 192 ಎಸ್‌ಎಫ್‌ ಸಿ 2021 ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ವಿಕಾಸಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾ೦ಕ: 19-04-2021. 
ಇವರಿಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ, 

"ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 

§ A ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನಸಭೆ, 
೧” ವಿಧಾನಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೇ, 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅಜಯ್‌ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್‌ 
ಡಾ॥ (ಜೀವರ್ಗಿ) ರವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ 
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:3874ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ, ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅಜಯ್‌ 
ಧರ್ಮಸಿಂಗ್‌ ಡಾ। (ಜೀವರ್ಗಿ) ರವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:3874ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ 
350 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನಾನು 
ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 
Bl 
(ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಕೆ.) 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ. 


ys 


uH 


ಕನಾಣಟಕ ವಿಥಾನಸಟೆ 


i ಸಡಸ್ಯರ ಸರು 


ಚುಕ್ಜೆ ಗಾರುತಲನ್ಲದ ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ೦ಖ್ಯೆ IE [S874 


7] ತ್ರೀ ಅಜಯ್‌ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್‌ ಡಾ॥ (ಆೇವರ್ಣಿ) 


ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 


26-03-2021 


ಸುತರಸುವ ಸಚವರ 


| ಮಾಸ್ಯ'ಪೌರಾಡಆತೆ ಹಾಗೂ'ಸೆಕ್ಕರೌ'ಸಜಿವರು”” 


ಸೆ 


pr 


ಉಳತ್ಪರ | 


ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಕಲ್ಪ ರಾಜ್ಯ | ರಾಜ್ಯ' ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಯೋಜನೆಯಡಿ 


ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ | ನಗರಸಭೆ/ಪುರಸಭೆಗಳಗೆ  ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ '" ಮುಕ್ತನಿಧಿ, 
| ಯೋಜನೆಯಡಿ(ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ) ; ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ 
ನಗರಸಭೆ 1  - ಹುರಸಭೆಗಳಗೆ | ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ರ ಅನುದಾನವನ್ನು 
ಅಸುದಾನವನ್ನು | ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಣಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಜಡುಗಡೆಗೊಆಸಲಾಗಿದೆಯೇ; 


ಯಾವ 
ನಗರಸಭೆ/ಪುರಸಭೆಗಳಗೆ 


ಈ ತಾಗದ್ದನ್ನ ನಷ್ಟ ಇನುವಾನವನ್ನು] ನಗರಸಭೆ / ಪುರಸಭೆಗಳಗೆ ಬಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುವ 


ಸಂಸ್ಸೆಗಳಗೆ ಹಾಗೂ ಯಾವಾಗ | 


ಬಡುಗಡೆಗೊಳಸಿದೆ; | 

PN CREASES 7 ಎಸ್‌.ಎಸ್‌ ಮುಕ್ತನಧಿ ಅನುದಾನವೆಸ್ನು ಸಕ ಸರ್ಕಾರದ | 
ಅನುದಾನ ಬಡುಗಡೆಗೊಳಆಸದ | ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಫ್‌ಡಿ 4 ಅಟಅಎಫ್‌ಪಿ 2೦೦2೧೦, 
ಸಂಸ್ಥೆಗಳಗೆ Sed ನ ದಿನಾಂಕಃ೦4.11.2೦2೭೦ರನ್ಟುಯ ಆರಂಭ ಶಿಲ್ಕು ಸೇರಿದಂತೆ 
ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡ eA ಸಾಅನಲ್ಲ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ' ಅನುದಾಸದಲ್ಲ 
A SL pe 75ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ ನಗರಸಭೆ / 
ನೀಡುವುದು) ಪುರಸಭೆಗಳಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಯ 

ಮಾಡಲಾಗುಬ್ರುದು. 


ಯಾಪಷೆ | ಅನುದಾನವನ್ನು ಅನುಐಂಧ-1ರಲ್ತ್ಪ ಒದಗಿಸಿದೆ. 
ಯಾವ ! 


2) ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ನಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
ಅನುದಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ನಗರಸಭೆ/ಪುರಸಭೆಗಳಗೆ 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 'ಉದ್ದೇಶಕ್ಸಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು | 
ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಡುಗಡೆ ಮೂಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ. | 


ಸ esr ಹಂ೦ಜಿಕೆ ನಕಕ. 


| 
| 3) ಎಸ್‌.ಎಪ್‌.ಸಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮಾನ್ಯ 
| 
| 
| 
| 


ಇಷ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 192 ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ 2021 


ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುದಾನವನ್ನು | 
ಅಡುಗೆಚೆಗೊಳಸಲಾಗುತ್ತರ ; 
pS ಸ್ಯ 4 
J ಈ Y, / 4) 
pe Pa 


(ಎನ್‌. ನಾಗೆರಾಜ್‌, ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ) 
ಪೌರಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕದ ಸ ಸಚಿವರು 


ಬನೆಬಂಮ-4 - 


PH ER ANNEXURE —4 
RE SFC UNTIED PROGRAMME | 
ಸ ¢ | ಸಳ K Rs. in Lakhs 
SL.NO District hele - Name Of the Town |ULB Type} Year Grants Allocation Grants Release 
1 Bagalkote Bagalkote § CMC 2017-18 519,74 422.06 
2 JBagalkote Hunagunda Hkal 2017-18 243.07 496.94 
3 Bagalkots * Jamakhandi  Wamakhandi 2017-18 208.97 
4 Bagalkote Mudhol ಯ Mudhol 2017-18 240.19. 
| 5 Bagalkate - | Terdal RabkaviBanahatti - 256.21 
|6| Ballari -  |Vijayanagara 643.55 
Ballari Siruguppa i CMC 2017-18 226.23 
8 IBelagavi Gokak CMC’ 364.01 296.96 
41 Bengaluru Rural Hoskote CMC ‘| 2017-18 | 176.92 
12 Bengaluru-Urban - -  “|Hebbagodi CMC 2017-18 : 207.06 
16 Chamarajanagara Kollegal 269.7 
17 |Chikkaballapur Chikkaballapur Jonisiabatapur | ovc| 2m | 226 | 230.82 
18 JChikkaballapur Chintamani Chintamani . 361.87 
19 |Chikkaballapur Gowribidanur Gowribidanur 144.92 
20 |Chikkaballapur Shidlaghatta 133.7 
21 |Chikkamagaluru Chikkamagaluru Chikkamagaluru GMC 2017-18. 553.33 450 
22 {Chitradurga Challakere Challakere 220.17 
23 [Chitradurga Chitradurga Chitradurga 496.44 
| 24 [Chitradurga Hiriyur -jHiriyur 250.6 
25 [Dakshin kanada jPuttur i Puttur CMC 2017-18 221.386 
26 Dakshin kanada Mangaluru Ullal _ § CMC 2017-18 135.29 
| 27 SS Harihar Harihar CMC 2017-18. 320.14. 260.86 
| 28 ([Gadag [Gadag-bstagori Gadag-betager CMC 2017-18 656.1 408.33 
29 {Hassan Arsikere | | Arsikere” CMC |. 2017-18 | 294.45 | 238.57 
30 {Hassan ಗಡಲ56ಗ Hassan CMC | 2017-18 572.11 | 463.64 
5 | Haveri & ಗ - JHavorl owc. | 2017-18 314,21 | 255.24 
32 jHavef Ranebennur Ranebennur | owc 2097-18 457.49 K | 370.89 
33 |Kataburagi [ataburagi Rural Shahabad CMC 2017-18 241.1 150.17 
34 Kodagu [Madikere Madikere 2017-18 | 149.2 44 121,93 


ನ FEA ANNEXURE ಖ್‌ ME 


SFC UNTIED PROGRAMME 


ಎ RENE WE jf . Rs.inLakhs 


LNO| District Ke ಹಡ | Name of the Town ULB Type 

35 Kolar A [kor ್ಸ Kolar 2 CMC 

36 [Kota [vubaiu = |Mulbagilu "CMC 

37. [Kolar . { TRobertsonpet 4 Roberisofipet CMC: 

38 [Koppal ಸ Gangavathi Gangavathi 
39 [Koppa Kappal k 2017-48 
40 [Mandya ಸ [Mandya - 2017-18 
41 Mysuru- | Hunsur.. 

42 |Mysuru Nanjangud 

43 [Raichur 

14 JRaichur Sindanoor Sindanoor 


145 Ramanagara Channapatna Channapatna 221.78 


Kanakapura “|-‘oMc 1: |- 14H 
p 
 . Tumakuru - Tiptur -- |Tiptur | CMC 
CMC 
CMC 
CMC 


52 {Udupi R Udupi Udupi 2017-18 527.64 . 429.25 


Uttara Kannada |Haliyala Dandeli 2017-18 213.43 172.93 


Karwar 2017-18 249.99 20381 


Sirsi CMC 2017-18 221.33 179.34 
Shahapura CMC 2017-18 252.95 204.96 
Shorapura |. CMC 2017-18 -»: 293.46 182.09 


oi " adgir ‘cmc | 2017-18 342.87 214.17 
TOTAL 2196242 1703983 | 
Badami JBadami mo | 2017-18 135.37 109.67 

JBadami . JGuledagudda TMC 2017-18 - 127.46 103,29 ಸ 


Mahalingapura 


Terdat . Terdal 


Hagaribommanahaili |Hagariboramanahalli TM 2017-18 279.63 226.57 


TY ನ 
TM 2017-18 218.37 1758.92 


~~ JHarapanahalli Harapanahalli 


HoovindaHadagalli TMC | 2017-18 


TMC 2017-18 181.81 147.32 
‘™mc |} 201748 “| 13142 106.49 
್ಯ iE 
| 


HoovindaHadagalli | 443.27 116.1 
Kampli Kampli TMC 2017-18 | 249.99 | 202.56 
ಔanಗೆ೧ಂ೧r Kuralinna i AMAT ೧೧4 40 | 44೧ nanan 


| ಸ | - ANNEXURE 
€ ಕ % SFC UNTIED PROGRAMME 


Rs. in Lakhs 


Name Of the Town ULB Type 3: ‘Year : [Grants Allocatich| Grants Release‘ 


Name Of the vidhan 
- sabha constituency 


District 


10 {Balla ™C | 2017-18 269.75 167.39 
11 [Batlari k Sandoor - TMC 2017-18 235.17... 145.91 
12 |Betagavi - Jathani “mc | 2017-18 22825 | 18493 
13 jBelagavi Baliahongal Bailahonga! 196.63 
14 |Beligai  JChikkodi Chikkodi 196.63 159.32 
15 jBelagai © Kudachi Harugeri 295.44 239.38 
Hukkeri _™MC 95.85 77.67 
17 |Belagavi Gokak Cc 2017-18 148.21 4 120.08 


19 [Botegai [Arebhai Mudalagi 2017-18 141.3 114.48 
20 i 


Belagavi Mugalkhod 239.12 148,37 


Belagavi “| Saundatti Munavalli k 126.48 p 102.48 . 
| 23 [Boog | Chikkodi Sadalga 2017-18 123.51: . 100.08 


21 


26 |Belagavi 


Kagvada Ugar Khurd 160.07 } ೨9.33 
| 27 [Bengaluru Rural [Devanahalli Devanahalli TMC 2017-18 206,51 167.34 
TMC 2017-18 | « 113.67 


28 Bengaluru Rural 


Nelmangala Netmangala 


) 29 [Bengaluru Rural Devanahalli “112.89 
30 [Bengaluru Urban Anekal 136.07 
41 Bengaluru Urban Anekal 79.26 
32 Bengaluru Urban [Anekal Bommasandra TMC 105.73 85.66 


33 [Bengaluru Urban Anekal Chandapura 2017-18 113.63 92.07 


34 {Bengaluru Urban Bangalore South Jigani TMC 2017-18 1324 107.28 


Bidar 


' Bhalki | TMC 2017-18 196.63 159.32 

Bidar Humnabad Chittaguppa TMC 2017-18 169.95 137.71 

Bidar Humnabad Humnabad \ TMC | 2017-18 212.44 EE 131.81 

Chamarajanagara Gunditpete Gundlupete | Tuo | 2017-18 150.19 1 121.7 

39 |Chikkabaliapur Bagepalli jBagepalli | TMC 2017-18 | 122.52 j 99.28 

20 Chikkamagaluru Kadur [Birur KE 2017-18 - | 99.8 61.92 

| 41 |Chikkamagaturu Kadur | TMC | 2017-18 A 130.43 § 105.68 
42 {Chikkamagaluru Tarikere | TMC 2017-18 : 167.98 136.09 

43 {Chitradurga Hosadurga | TMC 2017-18 148.21 120.08 


. ANNEXURE ರ 
SFC UNTIED PROGRAMME ಮ 


Rs. ihn Lakhs 


{Nof- . District ಾಾ Se | Name Of the Town Near Grants Allocation Grants Released 
44 [Dakshin kanada Banitwal Bantwal ee | 2017-18 153.73 
45 |Daksfiih Kanada. |Moodbidri [Moodbicii 2017-18 174.52 
46 [Davanagere.. Channagiri Channagi® ® ~~ 2017-18 - 72.04: 


2017-18 150.19 1222 


46 [Dharwad Annigeri ೨ 


49 [ohénas [Nevitagund | Navalagund 


ಲ 
ನು 
[0] 
[] 
೧. 
FN) 

[s] 


54. |\Gauag. 


56 Hassan 2 


ri K 2017-18 69.17 56.03 


| ™C 2017-18 
‘| ™MC 


$1 fHaveri 

32 [Haveri 2017-18 

13 JHaveri 2017-18 

4 Kalaburagi > 2017-18. 

i5 |Kalaburagi . . 2017-18 

i6 [kataburagi Chinéholi .  [Chinchol | 2018 | 245 | 2092 | 

17’ [kaiaburag. Chittapura K [Chittapura TN - 2017-18 206.51. 167.34 

[1 [etaburag " ewaroi .  [Jewargi TM 2017-18 -- 132.41 | 107.27 
Kalaburagi i |Sedam ' ‘¥ ™Cc 2017-18 194.66 | 16773 
Kalaburagi Wad '™MC 2017-18 242.08 

1 Kolar [Bangarpet ‘mc | 2017-18 180.82 

2 Kolar [Malir 2017-18 - 173.91 | 

3 Kolar Srinivasapura Srinivasapuré” | ™MC 2017-18 99.8 80.85 1] 

4 |Koppal Kanakagiri “ [Kaiatagi ವೆ ‘| ™MC 2017-18 229.24 142.24 

5 {Koppal Kustagi ‘[Kustagi E | ™c 2017-18 134.38. 108.89 

6 Mandya Krishnarajapete Krishnarajapeie TMC 201 7-18 SE 10.87 | 

7 lmandva Maddur [Mmaddue TMC 274 an77 ps 


i AEE  ™ANNEXURE © 
ಗ್‌ SFC UNTIED PROGRAMME 


Rs. in Lakhs 
' § ಹ Name Of the vidhan | J ವ ಸ TT ಕ್‌ 
| SL-NO District “| sabha constituency Name Of the Town: jULBType}.. Year jGrants Alocation| Grants Release 
|” 5 7 
78 jMandya Malavalli Malavalli TMC 2017-18 175.88 142.52 


79 [Mandya - Negamangala <R 2017-18 ° 6126 " 50.86 
80 [Mandya Melukote Pencapue | TMC |. 2017-18 | 700 | 61.66 
Srirangapatna 84,07 

[ 'T.Narasipura. f 80.86 


Srirangapatna 


84 ysuu  [Krishnercjanecar K.R.Nagar TMC 2017-18 122.48 
i T™M 


; 


Raichur Lingasugur 


: 2017-18 160.07 120.06 


Cc 
2017-18 172.83 - 145.7 
TMC } 


2017-18 135.3 


Devadurga 


Lingasugur 


89 ‘|Raichur Manvi i Manvi” 2017-18 161.87 


- | MC | | 
T 


Kunigal MC 2017-18 132.41 82.15 


[5 
ಮ 
೭ 
ಪ 
fy) 
x 
< 
ವ 


Kunigal 


Madhugiri TMC 2017-18... 135.37 109.68 


-(Tumakuru Madhugiri 


TMC 2017-18: 114.48 


TMC ' 2017-18 143.27 116.1 
TMC .. 2017-18 98.81 -" 80.07 
(SOS 
™C | 2017-18 123.51 92.67 
TMC "2017-18: 111.65 90.48 
Bhatkal TMC 2017-18 | 998 | 80.86 
Haliyala Haliyala | TMC 2017-18 "12252 99,28 
Kumata iumata | TMC | -2017-18 125.49 101.67 
-(BasavanhaBagewadi |SasavanaBagewadi | TMC 2017-18 176.87 - 1433 
| 107 [yiiapura hc indi | TMC | 2017-18 | 188,73 153.84 
| ಣಿ t 
| 108 [Viapura Muddebihal Muddebiha! } TMC 2017-18 | 142.20 | 115.29 
1 HU Kl 
eens as | me SS ES ESS RSE EM 
| 109 Wijapura Sindagi Sindagi | T™MC |. 2017-18 | 563.04 132.1 
110 [Vijapura Muddebihal Talikote TMC 2017-18 | 134.38 | 1408.89 
114 Yadgir Gurumatkal [Gurumatket TMC 2017-18 | 106.71 | 86.47 


is ಗ ANNEXURE 
| ME SFC UNTIED PROGRAMME 


Name OF the vidhan ‘|. Name Of the Town 
Sabha constituency 3 


KP Wadgir Shorapura Kakkera 
13 [Yad  [shehapura ©  “[Kembhav® 


ದಷ್ಟ ಸೆ ನ TOTAL 


H Grants Allocation Grants Released 


132.11 


101.67 


'-'17264.44 | 1335151 


SFC UNTIED PROGRAMME 


) Rs. in Lakhs 
JsL.No District Biss Oe “| Name Ofthe ರ Type] Year . [Grants Allocation Grants Reloase 
| 1 [Bagalote Bagaikote Bagatkote | ್ಯ CMC | 20159 | 494 ; - 395.76 
Hunagunéda Hal | 231 1435 
eT Jamakhand omc | 201819 | 247 | 9 
| 5 [8agelkote cmc }--201819. |. 30 186 
Gokak CMC 2018-19 348.03 . 282 KN 
Nippani Nippani 200.75 
odie Doddabalfapur 188.75 
Hoskcte | Hoskote 168.5. 
193.75 
Basavakalyan 32177 ° {| -260.75 
PE TT 
18 Chintamani 1.424.986 ... 340.37 
19 Gowribidanur CMC 2018-19 159.5 
20 } i Shidlaghatta Shidlaghatta CMC 2018-19 427.25 
Chikkamagaturu fChikkamagaturu CMC ” | sear | 395.09 
[chalatere  [cheletere CMC 2018-19 |: 25798. 162.95 
Chitradurga Chitradurga CMC | 2018-19 581 448.01 
Hiriyur Hiriyur CMC 2018-19 - 192.95 
[2 [oan tars [par ನ ಈ ಸಾ 
| 26 Dakshin kanada |Mangaluru Ullal CMC 2018-19 £ 158.54" 98.5 
27 \Davanagere Harihar Harinar CMC |. 2018-19. 303.94 246.25 
1.28 |Sadag Gadag-betageri (ಾ | CMC 2018-19 623.83 
29 [Hassan [arstere [avsiters = 279.55 
| 30 {Hassan § [Hassan [Hassan CMC | p 2018-19 HE 544.1 | 440.75 
“s 31 [Haver | fHaver [Heveri | CHC - 2018-19 | 290.25 | | 242.25 § 
| 32 [Hover i [Rancbonnur _ [Rencbennur | CMC | 018-19 | - 435 | 352.5 
| 33 {Kataburagi Kataburagi Rurai Shahabad | CMC 2018-19 | 228.9 | 185.5 
34. [Kodagu Madikere ವ CMC T 2018-19 | 141.65 | | 88 


SFC UNTIED PROGRAMME 


Name Of the vidhan 


py Rs-in Lakhs 


L NO. District bet de . Name Of the Town: ULe ype] Year [Grants Atocaton[Grants Reteased| ¥ 
35 {Kolar ° Kolar A Kolar “CMC 2018-19 
36 Kolar Mulbagilu CMC 2018-19 ; 
37 Kolar |Robertsonpet - Robertsonpet ಸಸ CMC 
41 Jysuru’  [Honsur |Hunsur CMC 223.27 
43 JRaichur Raichur CMC | 201819 | 106005 | 89 
44 \Raichur Sindanoor Sindanoor “CMC } asso | a6 | 29 | 
; 
s 
TN CN TN 


6. 
20970.95 .| . 1561584 


R TOTAL 
Guledagudda - TMC 121 
Mahalingapura TMC 
Terdal TMC 2018-19 
Hagaribommanahalli Hagarfibommanahalli TMC 2018-19 
Harapanahalli Harapanahalli TMC 2018-19 F 
HoovindaHadagalli TMC 2018-19 - 105.19 


HoovindaHadagalli 


Kampti TMC 


Kampli 


Sandoor Kuirekinna TMC 


2018-19 


20NMRAA 


1441 RR 14R 


ES SE SFC UNTIED PROGRAMME 


i) i Rs. in Lakhs 
SLNO| District | ho Veer [Grants Milocation| Grants Releade. 
10 Ballari [komor CEE 2018-19 257.04 159.5 
14 |Ballari Sanರೆಂ೦೯ 2018-19 181.42 
EE T 
Chikkodi 2018-19. 187,62 116.5 
15 Bdlagavi achi 28143  - 22775 
16 | Belagavi MC 91 73.75 
.19 Belagavi Arabhavi Ki 109.25 
Kudachi TMC ¢ 141.5 
EE ಇ 
28 ‘|Nelmangala TMC 133 107.75 
oes as es Anekal " 2018-19 165.11 127.11 
31 Bengaluru Urban Anekal EET 19 145 
32 Bengaluru Urban | mmo | 201819 | 19 99.44 80.25 
‘33 [Bengaluru Urban Anekal Chandapura TMC 2018-19 106 65.5 
34 {Bengaluru Urban pigs South Jigani TMC 2018-19 123.83 100.5 
35 [Bidar Bhaiki Bhalki MC 2018-19 186.68 | 116 
36 Bidar [Humnabad 2018-19 162.29 .. 131.25 
37 Bidar Humnabad Hallikhed TMC 2018-19 | 154. 80:25 
38 Bidar Humnabad Humnabad TMC 2018-19 | 20169 | 125.5 
| [chemarsienagare Jeunclupsts Gundiupeie & ME | 20 1ರ | 142.59 il 115.54 
| 40 Jeristabatiepur Bagepalli-- agepalli / TMC 2018- 19 | 147.26 | 89.69 
| 41 [chissamagators Kadur ನ TMC 2018-19 | 9589 59.5 
| 42 Jchikkamagatur Kadur .  [Kadur TMC 2018-19 | 12383 . 90.94 
| 43 (|Chikkamagaluru [Tarikere [rarikere TMC 2018-19 | 160.41 129.75 


SFC UNTIED PROGRAMME ಸ KER i; 


Name Of the vidhan 
sabha constituency 


NO - “District Name Ofthe Town futs Type 


44. {Chitradurga Hosadurga " {Hosadurga - TMC 


45 Dakshin kanada Bantwal Bantwal 


46 [Dakshin kanada . |Moodbidi: © -. |[Moodbidt ©: 


Davanagere Channagiri 


“|[Davanagere 


50 .|Dharwad 0 2018-19 234.52 


|Malebennuru 


51 179.18 

52 157.6 

om — | 

54. 

io Bankapura AE 2018-19 
 JHaveri i Byadagi |- ic 2018-19 ! 72.77 

i2 JHaveri . . |[Hanagal K TMC 2018-19 57.5 

i3 |Haveri : | Shiggaon ಫಿ [svar | wo | 2018-19 123.25 

5 Kalaburagi Afzalpura K Afzalpura . , 2018-19 77.5 


ಮ 


Kalaburagi 


18 [Kalaburagi 


oa 
EN 
ಬು 
[SY 
[ox 
ವ 
fo} 
[5] 
$ 
[3 
] 
Fe 
[9] 


1 -|Kalaburagi Chittapura 2018-19 229.83 186.25 
2-- iKolar Bangarpet 2018-19 171.67 139.25 
3 {Kolar [Maur 2018-19 165.11 117.34 
4 Koiar - \Srinivasapura Srinivasapura 2018-19 94.75 72.39 
5 |Koppal . Kanakagiri [ceratagi 2018-19 218.58 135.5 
6 Kustagi 2018-19 127.58 103.75 
7 Keichnaraianata Wrichnaraianato ThA ; ೨೧40 40 “ne n> | pe I 


pf f ವ್‌ my 


- ಲ . ‘SFC UNTIED PROGRAMME 


£ ] Rs. in Lakhs. 


Mi Name Of the vidhan (gs [5 ? “Rel 
SL.NO District | sabha constituency. | Name.Of the Town | ULB 7p] - veer | Grants Allocation} Grants Release; 


78 [Mandya Maddur Maddur § TMC ¥ 82.75 
79 |Mandya Malavalli § Malavalli 114.25 

- [Nagamangala 2018-19 \ 46.47 
81 Melukote 2018-19 52.05 


Srirangapatna 


. [srirangapatna . .| ™MC.] 2018-19 9944 | 7523 


TMC 2018-19 78.8 - 64 
TMC 2010-19 144.47 109.22 
C 


TM 2018-19 90.06 - 55.5 


T.Narasipura 


Heggadadevanakote 


Krishnarajanagar 


Periyapatna Periyapatna 


T.Narasipura 2018-19. 
88 {Raichur Devadurga Devadurga 2018-19 171.67 106.5 
89. [Raichur Lingasugur Lingasugur 2018-19 158.54 "128785 


™c’.| -2018-19 170,73 106 


95 |Shivamogga Shikaripura Shikaripura 


©} 
No) 


Tumakuru Chikkanayakanahalti {Chikkanayakanahalli 139.78 113.5 

Tumakuru 125.11 97.79 
98 {Tumakuru Madhugiri 2018-19 128.52 104.5 
99 |Tumakuru Pavagada TMC 2018-19 , 108.5 
100 Udupi Karkala 2018-19 110 


93.81 
103 Uttara Kannada Karwar Ankola “TMC 2018-19 106.94 86.5 


P pe TMC 
101 JUdupi | Kaup Kaup TMC 2018-19 58.5 
102 Udupi Kundapur Kundapur TMC’ . 2018-19 117.26 94.75 
| 
\ 


104 {Uttara Kannada Bhatkal Bhatkal . TMC 2018-19 94.75 61.31 
105 [Uttara Kannada Haliyala Haliyala TMC 2018-19 115.32 | “94 
f 106 [utara Kannada Kumata [kumata | - TMC | 2018-19 E 120.08 | 76.07 
. 107 [Miepurs BasavanaBagewadi  [BasavanaBagewacl | TMC § 2018-19 167.92 RN 132.55 
| 108 [vispura lndi lina | 179.18 | 137.24 
| 109 [viapurs {Muddebihal [ucdebinat | 135.09 | 109.22 
¥ 10 [vispurs [sindags - 154.79 | 125.75 

111 Riapura [Muddebihai iTalikote 128 | _ 705 


4 py ಸ 3% 


. SFC UNTIED PROGRAMME 


* Name Of the vidhan. 
sabha constituency 


NO - District | “ Name Ofthe Town 


112. Yadgir “\Gurtimatkal Gurumatkal 2018-19 


{13 |Yadgir 155 


Shorapuira ಫೆ 


114 [Yadgit |Kembhavi 


119 


16381.47 12175.85- 


1 


SFC UNTIED PROGRAMME STE 


| | Rs. in Lakhs 
bin Name Of the Town Tote Type} - Year Grants Alocation Grants Release: 
Bagalkote i Bagalkote CMC 424 347.12 
Hunagunda lkal CMC 2019-20 197 197 
| 3 [Bagalkote Jamakhandi - Jamakhandi - CMC 2019-20 .| 211 211 
5 lBagalkote ... [Terdal 2019-20 . 256 192: . 
7 [Bates [Singupa Siruguppa 298 223.5 
NN wT 
pa oe oe ao ೫ 
| “| i Hoskote i } 179 
Neiniangala ”  -- |Nelmangala” 86.25. 
13 Hebbagodi cc 154.5 
ee an a [oo eam | 
16 [onamarajanagera [Chamaraienegara 291 | 
Chitkaballapur _ [Chikkabaliapur ._ [Chikkabaliapur | 20 |. 77 
Chintamani Chintamani 364 233.62 
Gowribidanur Gowribidanur i 65.75 
21 |Chikkaballapur Shidlaghatta Shidlaghatia 135 135 
22 \Chikkamagaluru Chikkamagaluru 452 339 
23 [Chitradurga Challakere Challakere 222 222 
24 [ohitadurgs  [Chiradurga Chitradurga 499 


| 


26 [Dakshin kanada Puttur Puttur 


27 [Dakshin kanada [Mangaluru Ullal 
28 |Davanagere Harihar Harinar 
29 {Gadag $ [Gadag-botagen [5adag-beizgen 
30 {Hassan Arsikere [Arsikere 
4 
31 {Hassan Hassan Hassan 
32 (Haver ಗ 2019-20 ಈ 
33 JHaveri [Ranebennur | CMC 2019-20 
"34 Kalaburagi [icatatburagi Rural | CMC iW 2019-20 


SFC UNTIED PROGRAMME 


Rs. in Lakhs 


Name Of.the vidhan . 
sabha: constituency 


: District .. Name Of the Town 


Kodagu ' ' \Madikere K Madikere 


pe 
Ny 
Ny 
A 
Ny 
nN 


[0] 
ಸ 
FY 
5 
FS 
[ 
= 
[3X 
p ps) 
FH 
ದ 
fa) 
ಡ 
[2] 
[\ 
ವ 
F§ 
[2 
ml. 
- 
; fr 
p pT 
Fr 
0 
L a 8 


2019-20 


36 JKolar - Kolar : ತ್‌ Kolar 


p 
[= 
i 
I 

& 
[el 
Kf 


37 [Kota .- ..JMulbagilu -|Mutbagill 


Robertsonpet Robertsonpet 762: 623.87 


ಲು 
[7] 
pd 


39 [Kcppat: “|Gangavatni ear i om 19-20 He: 361 
40 |Koppal Koppal Koppal » CMC 258 211. 12° 
42. [Mysuru “ Hunsur : 192 144 


Mysuru 


Sindanpor * 
 [Kanakapura 
Ramanagara 
Bhadravathi - 


44 [Raichur: 744 


N 
ke] 
x 
| ಅ 
N 
[= 
pe 
0 
[51 


45 Raichur 


Ny [] 

[e} [es] 

cE: 

ಠ|ಫ 

Ny w 
"Oo [] 

ಲು 

Ho] 

a 


399: 


pe 
[A 


7) ಈ) 
KN iF 
[5] ೨ 
ki ವ್ಯ 
fy) 
ol 
ಸ 
ES 
5. 
ನ 


16 Rdmanagafa- 4 


ಬ 
ಬಿ: 
= 
0 
ಬು 
[= 
N 
N 
pS 
N 
N 
he 


ಮಿ 
[*)] 
Kl 
- 
[2 
[43 


47 Ramanagara, 


ಲು 
pee 
[$1] 


18 J|Ramanagara 
19 Shivenipggs 


50 Shivamogga 


52 MC 173 173 
53 43 431 


2019-20 
2019-20 


54 Uttara Kannalla 


55 Uttara Kannada 


eld 
21413 
RIE 
& £ 
i 
|4| 
Bj 
8/8)” 


[3 
[e) 
x 


1 ವ ”- |Badami :. f ‘| Badami . De 111 
mE ITE 


2019-20 


2 Bagalkote - |Badami RS Guledagudda 


.-Terdal °:  \Terdal TMC 2019-20 108 81 
[Hagaribommanatalli |Hegaribommanahall | T™MC 2019-20" 227 170.25 
[ Balleri Harapanahall ಎ Harapanahalli TMC 2019-20 178 133.5 
Z Balla . HoovindaHadagaltli HoovindaHadagalli - TMC 2019-20 116 } 116 


RAR” IRaflari [icon RPE: TAA ೧ಇNn4n೧n NA pe] 


T 


Terdal : ಭಿ Mahalingapura “TMC 2019-20 147 110.25 


IM 


H 


SFC.UNTIED PROGRAMME 


Ep Rs. in Lakhs 
KEN Name Of the vidhan - 
SL.NO District sabha Ea Name of the Town ULB Type | Year Grants Allocation Grants Release 


9 JBaliari Sandoor Kurekuppa TMC 2019-20 2 ಸ 90.75 
[ey Batlari Kampli TMC 2019-20 220 | 165 
Sandoor TMC 2019-20 192 - 144 
Athani 186 
| Bailahongal. ‘161 
Chikkodi Chikkodi 16%: 
Kudachi’ Harugeri 24 180.75 
78 Ni -78 
120 “| 120 
75 ಘ 56.25 


Mugalkhod 


TMC 


Beiagavi 


ಸಾ  —] ಕ್‌ ee '% 


26 |Belagavi .|Kaovada Ugar Khurd 131. 98.25 
27 |Bengaluru Rural Devanahalli Devanahalli 168 168 
28 Bengaluru Rural Devanahalli 113 93 
29 2019-20 4 142 142 
30 {Bengaluru Urban 2019-20 790° 79 
Bengaluru Urban [Anekal 2019-20 86 86 
32 [Bengaluru Urban Anekal Chandapura 2019-20 . 91 68.25 
33 {Bengaluru Urban Bangalore South 2019-20: 105 105 
34 [Bidar Bhalki 2019-20 ರ 159 158 


| Bidar [Hurnnabad [ie imnabad -- TMC 
ER ್‌ 


38 jChamarajanagara fGundiupete ls Gundhipete 
BO 


| 
| 

2019-20 | 122 
| 


agepalli 2019-20 


| 39 Chikkeballapur Bagepalli 
| 


40 {Chikkamagaluru Kadur 


B: 


2019-20 ] 8&2 


35 [Bidar Humnabad Chittaguppa l 2019-2 139 139 
36: [Bidar Humnabad Hallikhed & TMC 2019-20 7] 132 99 
| 
ps 


| 
| 
{ 
| 
TMC | 2019-20 | 107 


\ 
— 

Birur 4} FMC 
| 


2019-20 137 


4% jChikkamagaluru Kadur Kadur 
Chikkamagaluru Tarikere Tarikere 


" SFC UNTIED EBOCRANME 


) ಯ Rs. in Lakhs 
“NO; District 4 Narn Bor the vighan, Name Of the Town ULB Type Year : | Grants Ailocation}-Grants Released 
ಫ್ಯಾ sabha constituency 
13 [Chitradurga p Hosadurga 7 Hosadurga 


44 Dakshin kanada - 
Dharwad Navalagund | os 


pe 
on 


pN 
0 
[) 
J] 
a 
ಖು 
[] 


wl 
MN 
|0| 
“Hpi 
alain 
isl lo 
jJojeje 


2019-20 75 
2019-20 156 


| 


537 Kalaburagi Chittapura ; TMC 2019-20 P 168 126 


ಮ 

wwe |] 
ECS 

ECW 


or 
o 

Tip rs, kn fa > ys sD ec uso 
sisi osl S| oS ( SNS 
<i<l<|<(<lololo eo. 
೧ [0] [0] [0] [V] [7] [1] [7] $: 
pe wk ಮ್ಯ PE [] ™ }0 ಮು 

fe 4 ತ: £-) } 


ಲ 
[3 


[3 
[<7] 


58 a — ಸ i 1c -| 2019-20 108 81 

70 Wadi 2019-20 196. a 

71 [Kolar Bangarpet - .  IBangarpet 2019-20 ” 147 - 147 

72 |Kolar - |Malur . Malur | mc | 201920 144 141 

73 {Kolar Srinivasapura } Srinivasapura ) TMC 2019-20 82 — 615 

| Kanakagiri [orataci ‘| ™MC 2019-20 187 140.25 

Kustagi he ps 4 _ TMC 2019-20 | 109 109 

7& fara kina Krichnaraianate i TMC | 2N40.2Nn | an an 


| 


SFC UNTIED PROGRAMME 


_ Rs. in Lakhs 
SL.NO _ District irate die | Name Of the Town ULE ye] : “Year _ [Grants Allocation| Grants Release 
77 Mandya Maddur Maddur - TMC 2019-20 88 66 
78 Mandya Malavalli Malavalli TMC. 144 144 
79 Mandya Nagamangala Nagamangata TMC 2019-20 -_ 49 49 
80 Mandya | Melukote 61 
81. {Mandya 85 
| 62 [Wun 81 
| 83 [Moun 67 
| 85 [suv [TNeraspura 2019-20 131 98.25 
87 {Raichur Devadurga 147 110.25 
88 . jRaichur Lingasugur 102.75 
ಇ Von Ro en || 


TMC 
; 95 ‘1 TMC 2019-20 120 
| 96 | T™MC 2019-20 108 
97 |Tumakuru Madhugiri TMC 2019-20 91 
98 [Tumaturu Pavagada TMC “| 2019-20 116 
99 {Udupi Karkala TMC 2019-20 118 
100 fUdupi Kaup -TMC 2019-20 | 79 79 
101 fUdupi Kundapur | TMC 2019-20 100 100 
| 102 | Uttara Kannada Karwar Ankola ‘| ™C 2019-20 91 : 0 
103 {Uttara Kannada [Bhatkal Bhatkal I | TMC 2019-20. 82. 82 
104 {Uttara Kannada Haliyala Haliyaia TMC | 2019-20 ks 99 99 
[105 Uttara Kannada Joma Kumate } TMC 2019-20 } 103 | 10 
| 108 Wijapura BasavanaBagewadi | POSTE TMC ! 2019-20 | 145 | 145 
| 107 [Viepura 8 ind | Me | 2019-20 | 154 | 154 
| 108 iapura [voadbina - [Muddebinal _ | TMC. 2019-20 i 1186 k 4 | : 116 
109 Vijapure [Sindagi sindegi - | TMC 2019-20 [ 133 } 133 
' 410. Wijapura [Muddsbinst F [mc 2019-20 [ . 108 81.75 


SFC UNTIED PROGRAMME 


Rs. in Lakhs 


Name Of the vidhan 
sabha constituenty 


111 Gurumatka! Gurumatkal 


Shorapura Kakkera 


12401.25 


J. 413912 


SFC Special Grants PROGRAMME 


District 


Name Of the vidhai 
sabha constituenc; 


1 Belagavi 


2 Belagavi 


jh Name Of the Town 


ULB Type 


Rs. in Lakhs 


Grants 
AHocation 


ಕ 
: |Gokak 


. Grants 


~~ Released 


3 Bengaluru Rural Doddabattapur 
4 


Bidar 


Chitradurga 


7 Dakshin Kanada 


Gokak CMC 3000 2806.8 
Nippani [Nippani CMC 2017-18 100 100 
Doddaballapur CMC 2017-18 200 100 
Basavakalyan Basavakalyan CMC: 2017-18 500 250 
Bidar - South : [Bidar CMC 2017-18 1000 950 
Chitradurga Chitradurga CMC 2017-18 2500 2057.38 
Mangaluru Ullal CMC 2017-18 50° 50 
8 Channapatna CMC 2017-18 1000 600 
2017-18 - | 20°|[ 20 200 


11 Uttara Kannada 


|Betagevi 


Bidar 


TOTAL 


Chikkodi 


Sadalga 


9850 


Bhalki 2017-18 1100 . 
Hallikhed Le 2017-18 FP 


8 Udupi 


9 Uttara Kannada 


Humnabad Humnabad 
Kolar Srinivasapura Srinivasapura 
IKundapur Kundapur 
Haliyala Haliyala 


Vijapura 


 [tucdetihal 


2017-18 


2017-18 


2017-18 


“2017-18 


ವಾ 2017-18 1000 1000 


8414.18 


150 
250 


PROGRESS OF WORKS UNDER SFC Special Grants PROGRAMME 


| Rs. in Lakhs 
‘SL.NO. District | here Name Of the Ton  |ULETje| . YEAR a iui 
“| [Bagalkote Mudhol Mudhol CMC 2018-19 300 100 
2 Ballari Vijayanagara Hosapete cmc ‘| 2018-19 400 "100 
3 |Betagavi Gokak | Gokak CMC: FN 2018-19 1735 I 200 
4 Bengaluru Rural |Hoskote 2018-19 600 300 
5 Chikkaballapur Chikkaballapur 300 0 
6 [Chitradurga CMC: 300 4 100} 
| 7 [Dakshin kanada ~ 2018-19 50 | 100 | 
|8| Hassan | 500 250 
|9| Mandya 5000" 250 


2018-19 


10 |Mysuru 


11 |Ramanagara Channapatna Channapatna 2018-19 


| owo | 

_ 500 | 100 
1100 "100 | 

12 JRamanagara Kanakapura Kanakapura 2018-19 RES 100 


14 Bhadravathi Bhadravathi 2018- 19 


TOTAL | 14985 3070.19 


2018-19 400 400 


Bailahongal Bailahongal 2018-19 300° 0 
2018-19 120 120 
2018-19 881 88.1 


Saundatti - 2018-19 
6 [Pavanagere [Channagiri 2018-19 
yf lGadag Naragunda 2018-19 


2018-19 


2018-19 


Haver 
10 we 


jfKeteburagi [ehinchot [Chinchot | A | 2018-19 400 0 
1% Kataburagi [ewergi [ener § | TMC .. 2018-19 Hj 300 0 
. % f i 
2 Kolar [Matur [tur | T™MC } 2018-49 1400 4225 | 
[a ರ್‌ Fy [ 
13 “[koppal Kanakagiri Karatagi | TMC [ 2018-19 | 400 0 — 
[ವ { yy ಮ ( | 
| 14 {Mandya [cishneraispsts TMC | 2018-19 | 400 187.5 - 
» 15 [Raichur Maski | TMC 2018-19 | 900 500 
L | | ik 


ಸ್‌ - PROGRESS OF WORKS UNDER SFC Special Grants PROGRAMME 


stNo | District . Name Ofthe Vidhan > Name Of the Town [ULB Type]. 


sabha constituency : 


16 Ramenagara ' [Meco ... = [Bidadi “mc 


Rs. in Lakhs 


19 Vijapura i oats ಗಂಗನ [= 


TOTAL 


§ Grants Grants 
EAR ಮ - Released 

2018-19 1000 300 

2018-19 100 


2018- 1 
2018-19 


SFC Special Grants PROGRAMME 


R | Rs. in Lakhs 
sso] vane [Ss | oreo [aon] ven |e | SF 
1 Bagalkote Hunagunda | Hkat CMC 2019-20 400 | ) ; 
Bagalkote Mudhol Mudhol CMC 2019-20 400 160 
3 Bagalkote Terdal RabkaviBanahatti CMC 2019-20 400° 100 
Ballari N Siruguppa Siruguppa CMC 2019-20 100 0 
Gokak |Gokak CMC 2019-20 y 2500 100 
|6| Nippani Nippani CMC “2019-20 400 [) 
7: Bengaluru Rural Hoskote Hoskote Mey 2019-20 800 300 
8 Chikkamagaluru % Chikkamagaluru Chikkamagaluru CMC 2019-20 190.82 
|9| Chitradurga Chitradurga Chitradurga ( 2019-20’ 400 4 100 
Hiriyur Hiriyur CMC 1 2019-20 300 | 100 
Puttur Puttur CMC 2019-20 400 100 


12 
13 
14 
15 


Hassan 
Haveri 
Haveri Ranebennur 


Kalaburagi Rural 


Ranebennur 


Shahabad 


CMC 

C! £ 

CMC 
MC 


Mulbagilu Mulbagitu | 500 | 250 
18 Robertsonpet Robertsonpet CMC 2019-20 400 "965.85 
Gangavathi Gangavathi 300 0 
Nanjangud Nanjangud 300°” 100 
Raichur 400 100 
[Sagar 900 450 
Tiptur CMC | 2019-20 300 0 
Udupi CMC | "- 2019-20 700 0 
Uttara Kannada Karwar ‘CMC | 2019-20 270 | 0 | 
Uttara Kannada Sirsi CMC 2019-20 200 | 100 | 


CMC y 2019-20 


| 


300 | 0 


Shorapura 
Yadgir 


| 


cmc | 2019-20 


400 | 0 


14470 | 2914.67 


KO 


| 28 [Yacoir 
1 [Bagstvots 
2 Bagalkote 


Badami Inada 3 {MC | 2019-20 [ 200 0 _ 
2 Badami ಹ | TMC 2019-20 | 200 | 0 
3 Bagalkote [rerdal k Mahalingapura ' Tc | 2019-20 | 150 3 7] 
4 Bagalkote [Force [rerda | TMC 2019-20 41 


150 Ki 0 


- SFC Special Grants PROGRAMME 


LNOj| Distiict 

5 Ballari Harapanahalli 
6 [Boog [Atheri 

Zp [Bstegan J Kudachi 
ET 


9 [Belagavi 


Name Of'the vidhar . 
sabha constituency 


ಈ Rs. in Lakhs 
Nams ofthe Town [uLsTye] ves | ons J Orns 
Herapanahalli TMC | 2019-20 200 0 
Athani TMC 2019-20 500 200. 
Harugeri TMC "2019-20 
Hukkeri TMC 2019-20 | 200 | 


Konnur 


TMC 


2019-20 


Kudachi 


Ramadurga 


Hukkeri 


Sadalga 


Sankeshwar 


TMC 2019-20 
TMC 2019:20 
TMC 2019-20 


2019-20 


1000 


T™M 


Saundatti 


Saundatti 


[e3 
TMC 


TMC 
TMC 


2019-20 


foo aes no [avn 
ಇ 


2019-20 
2019-20 


2019-20 


2019-20 2 


300 


200 


600 
200 


550 

200 
ee] 

100 


0 
100 


17,82 


es 


00 


200 


100 
204.2 


51.47 


Haveri 
Khas 


21 Chitradurga Hosadurga 2019-20 | 200 | 62.3 
22 Bantwal TMC 2019-20 | 200 | 

23 Moodbidri TMC 200 100 

24 Davanagere Channagiri 500 0 

-25 Dharwad Navalagund Annigeri TMC 200 | 0 | 
26. Dharwad ಸ Navalagund . [Navalagund ” TMC 200 | 0 | 
7 Gadag | Ron Gajendragad TMC 300 
28 Gadag | Shirahatti. Lakshmeshwara TMC 200 WE 
29. ‘}Gadag .... " JShirahat Mundargi T™MC 2019-20 pee 
30 .[Gadag Naragunda Naragunda TMC 2019-20 200 KEE 
:31 |Gadag [Ron Ron ™mc | 201920 100 0 
ನ x Belur. Belur TMC 2019-26 600 0 

33 [Haver i Shiggaon Bankapura TMC 2019-20 150 ee 0 

34 Byadagi | Byadagi TMC 2019-20 200 rr [ 

35 [Haveri Hanagal Hanaga! TMC 201 9-20 200 150 

36 [Haver Shiggaon Savanur TMC 2019-20 100 50 

37 Jshiggaon Shiggaon TMC 2019-20 150 0 


SFC Special Grants PROGRAMME 


Rs. in Lakhs 


SL.NO District Name Of the vidhan Name Of the Town”. | ULB Type YEAR Grants Grants 
sabha constituency Allocation. Released 
38 Jkataburegl Aland Aland TMC . 2019-20 


39 |Kalaburagi Chinchofi Chincholi TMC. 2019-20 


40 Sedam Sedam | TMC 2019-20 200: 0 
41 Kanakagiri Karatagi K TMC 2019-20 200 100 


i Maski ° |Maski Cc 2019-20 100 0 


Mandya Krishnarajapete Krishnarajapete TMC 2019-20- 800 100 
43 Devadurga ; Devadurga TMC 2019-20 100 
T™M 


Tumakuru Chikkanayakanahalli Chikkanayakanahalli | TMC 300 0. 

| Karkala 200 : 0 
Kaup 200 50 
Kundapur 200 71.2 


| st [viopua | Muddebihal Muddebihal 2019-20 1000 | 582.39 


Talikote 2019-20 160 


ಇಂನಣ 

Urban Poverty Ailey Re 
rban Poverty Aiieviaton Management Unit 
L‘rectorate of Municipal Administration 


yy Bangalore 


SFC Drinking Water PROGRAMME 


Rs. in Lakhs 


Grants 
- Released 


Lo Name Of the vidhan ರ) N 
District sabha constituency Name Of the Town ULB Type 


Grants 
Allocation 


Bagatkote Bagatkote | Bagalkote CMC 2017-18 38.93 38.93 
[ 2 [Bagaicote Hunagunda likai 2017-18 10 10 
3 Bagalkote Jamakhandi Jamakhandi 2017-18 37.29 37.29 


4 |Bagaikote Mudhol- 

| 
7 Balan ) Siruguppa 173.44 
| 


2047-18 16.71 "|. 16.71 


2017-18 


& |Belagavi Gokak % 
Cc 


Bengaluru Rural Hoskoie 


| 


Bengaluru Rural Nelmangala CMC 2017-18 70 70 


MC. 2017-18 


RE SN 
| 


13 
14 
15 
17 

18 

19 


Chikkaballapur 


Chikkaballapur Gowribidanur 


21 |Chikkaballapur 


[A 
oo 


Shidlaghatta 


Chikkamagaluru Chikkamagaluru 


Chitradurga Challakere 


MN 
[3 


CMC 2017-48 .| 12785 | 12765 
Chitradurga Chitradurga 2017-18: 127.85 } 12785 
26 Dakshin kanada Puttur CMC 2017-18 14.83 "4.83 

27 Dakshin kanada Mangaluru Ullal CMC 2017-18 22.29 22.29 
28 |Davanagere Harihar CMC | 2017-18 1299: | 1299 


[Na 
po 


BEE 


| 
29 |Gadag [Gadag-beteger Gadag-betageri CMC 2017-18 | 18.57 | 18.57 
30 [Hasson ನ jArsikere | CMC 20748 | 1.85 # 1.85 | 
31 [Hassan Hassan Hassan | CMS 2017-18 135.58 | 13558 7} 
32 le NE Haven | CMC | 2017-18 13458 134.58 


X 
Ranebennur Ranebennur CMC 2017-18 [1:80:09 80.65 


| 33 [Haven 


--SFC DyiikingW Water PROGRAMME 


Rs. in Lakhs 
Name of the Vidhan Grants Grants 
34 Kolaburegi Relabursol Rural Shafiabad ಸ 21.14 21.14 


ನ 

40 2017-18: | 2972 | 2972 

fY dy 201718 | 63286. | 6328 
- 18.57 


43 NS Nanjangud ' Nanjangud 
2017-18 .32. 92 3292 


4 JR ಭಾ, Rs 
2 


7 
7 
4 162.15 162.15 
| 164 


[9) 
5 


[$) 
5 


54 “JUttara Kannada , {Hal 


55 [Uttara Kannada CMC 2017-18 
56 [Uttara Kannada : [sis 2017-18 
57: 2017-18 
58 Yadgir ™ |Shorapuré’ 2017-18 
59 [Nadgir ~ [adgir 2017-18 
Badami -}.™MC | 2017-418 
Guledaguidaa | ™c | 2017-18 
al Mahalingapura ™MC } 2017-18 34.29 34.29 
4 Terdal °° Tedd © OO | TMC | 201748 | 34.29 34.29 
5° Bata Hagaribommanatalli “[Hagaribofimanahaili | TMC | 2017-18 36.11 36.11 
8 J[Ballari Harapaniahialli Harapanahalli b TMC 2017-18 51.66 51.66 


SFC Drinking Water PROGRAMME 


Rs. in Lakhs 

[sno] ose | Scene | NencorteTon [OTe] You | [on 
Jf Ballari ನ Hoovindal jadagaill 2017-18 17.46 

8 fBallari {fempl ) 2017-48 1187 | 1187 
9  [Baltari Sandoor 2017-18 8243 |. 8243 

10 IETS 8.03 8.03 
11 2017-18 45.99 | 4599 
12 2017-18 2972 | 2972 
TMC 2017-18 18.57 

} 


Chikkodi 


TMC 


"2017-18 22,29 


| 


43.57 


2017-18 18.57 18.57 
122.1 122.1 


2017-18 


2011-18 


Mugalkhod TMC 


21 |Belagavi Saundatti TMC EEE 
22 jBelagavi Ramadurga 2017-18 
24 |Belagavi ‘\Hukkeri Sankeshwar 2017-18 
25 |Belagavi Saundatti Saundatti TMC 2017-18 
k 28 Belagavi Kagvada Ugar Khurd "2017-18 22.29 
| 21 Bengaluru Rural iPevanahall [Devananal 2017-18 101.48: |: 101.48 
| 28 -\Bengaluru Rural Devanahalli Vijayapura 2017-18. 147.72 - PE 
29 {Bengaluru Urban 2017-18 90.33 
Bengaluru Urban Anekal § SRR TMC . 2017-18 
eos Urban JAnekal TMC 2017-18 
3 Bengaluru Urban Bangalore Scuth TMC 2017-18 
34 Bidar Bhalki Bhalki TMC "2017-18 
ರ [Bidar Humnabad Chittaguppa ಸ ME | 2017-18 
36 [Bidar Hunnabad Hailixhed | TMC 2017-18 
37 [Bidar Humnabad iHumnabad TMC | 2017-48 
38 | Sn Gundlupete § § Gundiupeie | Tc 2 2017-18 J 46.57 46.57 
39 [ctiseabatepur Bagepalli | TMC 2017-18 | 71.58 71.58 


SFC Drinking Water PROGRAMME 


P ್ಥ k ; P ; Rs..in Lakhs 
BT y 
40 [Chikkamagaluru Kadur } | 2017-18 | ors | i 
41 [ctitkamagaluru [kadur p au. f° 2017-1 
ಇ 
ಮ 


201748 | 8195 | 8155 | 


TMC 
TMC 
TMC 
TMC 
TMC 


- 
೧ 


2017-18 18.57 18,57 ¥ 
TMC 2017-18 22.29 22.29 ಬ 


are |= 
48 Annigeri .™MC 
ಎ 
5 
56 . 


60 | TMC 2017-18 57.32 
AN on Hana ©, . ™MC 2017-18 110.58 
63 Havel Shiggaon . si ™MC 

Afzalpura y | mo | 20718 | 

" \Aland ‘| ™Mc 
66 [Kataburag; “ [Chincholi ® TMC 
67 [Katabuiragi Ghittapura + ”  [Chittapura TMC - 
68 Kalaburagi | Jewargi i Jewargi | § £ TMC 
69 |Kataburagi Sedam Sedam TMC 2017-48 
7 [katabiragt  -JChittapira Wadi | TMC | 2017-18 
71 [coir . [Bangarpet ಗ °° |mMc| 201748 


72 [Kolar Malur [atu . TMC 2017-18 


-] 


s 


SFC Drinking Water PROGRAMME 


L.NO | District - 


74 |Koppal 


Name Of the vidhan 
sabha constituency - 


75 JKoppal 


Krishnarajapete 


Maddur ೫ 


Melukote 


Srirangapatna 


Heggadadevanakote 


Pandavapura 


Srirangapatna 


TMC 


84 -|Mysuru Krishnarajanagar 


8 


K.R.Nagar 


Lingasugur 


2017-18 


2047-18 


ಟು 
pS 
[N°] 
[e°] 


18.57 18.57 
14,86 
29.72 
28.81 
34.86 
34.28 
18.57 
23.57 
27.57 


36.07 


Rs. in Lakhs 
Name Of the Town |ULBType].. Yea. |: ಮ Red 
srinivasapura TMC 2017-48.. 
Karatagi TMC 2017-18 
Krishnarajapete TMC 2017-18 
2017-18 14.86 
201748 | 1114 


2017-18 32.29 32.29 
91 - |Raichur 2017-18 23.57 
92 |Ramanagara 47.85 
93 :: [Ramanagara Ky 11.14 
94 Shivamogga Shikaripura Shikaripura 2017-18 9.28 
95 |Tumakuru Chikkanayakanahalli Chikkanayakanahalli TMC 
96 Tumakuru Kunigal Kunigal | TMC 2017-18 84.68 | 84.68 
97 |Tumakuru Madhugiri Madhugiri TMC 2017-18 24.08 | 24,08 
98 {Turnakuru Pavagada Pavagada TMC 2017-18 47.12 47.12 
99 Udupi Karkala Karkala “TMC 
r 100 [Udupi Kaup Kaup TMC 2017-18 | 137.93 .{ 137.93 
104 Jucups Kundapur Kundapur | TMC | 2017-18 | 1 | 18.64 
02 ilar § [amar 4 Ankola | TMC 20 | ಸ8.57 L 18.67 | 
103 ‘Uttara Kannada ‘Bhatkal jBhatka! | TMC - 2017-18 | 1857 1! 1857 
N 104 JUttare Kannada Kumata | | 18.57 
105 jViapura BasavanaBagewadi BasavanaBagewadi 


112 


SFC Drinking Water PROGRAMME 


iLNO District + Nameof the vidhan 
ದ 1 - sabha constituency 


Indi 


Name Of the Town ULB Type 


TMC 


Mindi 


Muddebihal 


Muddebihai 


Vijapura Sindagi 


Sindagi 


Talikote 


Yadgir Gurumatkal 


Gurumatkal 


Kakkera 


“™} TMC 


Yadgir Shahapura } - TMC 


" ' TOTAL 


Rs. in Lakhs 
Year Grants Grants 
Attocation } Released 
2017-18 22.36 22.36 


2017-18 12.99 


2.99 


2017-18 12.99 12.99 


9.28 


SFC Drinking Water PROGRAMME 


Rs.in Lakhs 
sino | visti | Namsorthe chan | ancorterow [UlsType] Year. ಬ 
1  |Bagalkote Bagalkote Bagalkote cMc 2018-19 
2 Bagalkote \ Hunagunda Hkal CMC 2018-19 
Jamakhandi  [Jamathandi CMC 2018-19 


Nm se 20 KEES 
RabkaviBanahatti CMC "2018-19 NETS 


Hosapste CMC - 2018-19 


Siruguppa 2018-19 
| ‘2018-19 


fe — 
ek 


ಬ 
[1 


Nippani 


Bengaluru Rural Doddaballapur Doddabatlapur Es 

11 [Bengaluru Rural CMC. 2018-19 KR 
RT Nelmangala Nelmangala 2018-19 ERE 
Co Te ETE 


Chamarajanagara |Chamarajanagara Chamarajanagara 2018-19 MR 
Chikkaballapur Chikkaballapur Chikkaballapur 2018-19 EE 
Chikkaballapur Chintamani Chintamani [ವ 2018-19. i 


Chikkaballapur Gowribidanur Gowribidanur 2018-19 


KN 


20 |Chikkaballapur Shidlaghatta Shidlaghatta "2018-19 


Chikkamagaluru Chikkamagaluru Chikkamagaluru CMC 
[Challakere Challakere 4 


Chitradurga Chitradurga 


Chitradurga Hiriyur 


2018-19 


"2018-19. 35. 35 


2018-19 . 55 55 


2018-19 35 35 


25 {Dakshin Kanada Puttur 2018-19. 25 25 
26 [Dakshin kanada Mangaluru | Ullat 2018-19 25 25 
27 |Davanagere Harihar | iHarihar 2018-19 A 25 25 
~— 
28 [Gada Gadag-betageri [Gadag-bstageri CMC 2018-19 25 ಎದ: 
| 29 - {Hassan Arsikere  Jarsikere ಧ CMC 2018-19 25 25 
H — F T ] 
30 Hassan Hassan [Hassan | CMC 2018-19 25 25 
ಗಜ — ವ | -l 
31 Haveri JHaver iHaveri CMC ;: 2018-19 25 | 25 
[3 Haveri Ransbennur Ranebennur CMC 2018-19 25 25 
| 33 |Kalaburagi [keiabureg' Rurat Shahabad CMC 2018-19 50 50 


Rs.inlakhs | 
> - Grants Grants 
Name Of the-Town | ULB Type 3 Allocation | Released 


2018-19 55 


SFc Drinking Water PROGRAMME 


Name Of the vidhan 
 “sabha constituency 


“Madikere: 


LNO.|. District ” 


HE 
2 
1 
ಬು 
; 

|e 
fae 


; 
- 


9 
2018-19 


Dn 
[2] 
2) 


ಲು be| nm [1] MN $2] ‘ಅ [] 


2018-19 


Kl 


2018-19 


[es 


2018-19 


1] 


2018-19 
2018-19 


[42] 


PR po 
oi 
| 
=z 
Z|. 
$/ 
El ೨ 
[ef ಮು 
eile 
| 
ಬು (9 
™|m 
| 
ಔ1ಕ್ಷೆ 
3 | 
೫} 
FN 
op 
[3 
wm 
: 
ಪು 
[= 
FS) 
< 
[3] 
Ej 

[on 


. CMC 
cmc |} 2016-19 
cMc | 2016-19 


p 
[os] 
pe] 
|~4 
p= 
KY] 
x 
[ 
Eg 
c 
ಮ 
K-¥ 
fd 
s 
el 
ks] 
ಕ 
| 


50 Uttara Kannada Haliyala CMC 
51 ; Karwar CMC 2 
62 Shahapura 4 Shahapura CMC 5 
53 ir ಗ Shorapura ಬ Shorapura :-CMC 55 
p ಫಿ ವ TOTAL | | 2176.81 | 2176.81 
[Bsgettots p Badami TMC 2018-19 70 0 
2 | Guledagudda TMC 2018-19 , 30- 0 


Bagalkote Terda - p jMahalingapura . ‘| T™MC 2018-19 - 30 30 
5 Ballari pS ಸ Hagaribommanahalli Hagaribommanahalli TMC 2018-19 | 9 | 30 


6 [Bate ನ .  ~-|Harapanahalli - Harapanahalli 

7 [Baler HoovindaHadagall jHoovindatadagali 

8 Kampli 1. [Kamp 

9 Ballari § p - aಗರೆಂಂಃ. Kurekuppa 

10 JBallari Kami Kurugodu 2018-19 
14 Ballari Sandoor Sandoor 2018-19 


¢ 


| 


y SFC Drinking Water PROGRAMME 


Rs. in Lakhs 


Gokak Konnur TMC 2018-19 30 


™c -| 2018-19 30 


Kudachi Kudachi 


SL.NO fF District [Nec por Name Of the Tour ULB Type ear rd [ess 
12 Belagavi [Athan Athani TMC 2018-19 po) | 45 
olagavi k [Batianongal |Bailahongal TMC 2018-19. 30 30 
/ Chikkodi Chikkodi KR ™C ‘| 20819 | 30 30 
Kudachi Harugeri TMC 201819 | 30 "30 
Hukkeri Hukkeri ‘| ™c 30 
|=] 


ಲು 
oOo 


Arabhavi Mudatagi 30 


Kudachi Mugalkhod 2018-19 


ಲು 
[=] 
ಲು 
Oo 


ಲು 
[3 


Saundatti Munavall; 2018-19 30 


Ramadurga Ramadurga TMC 3 

23 Chikkodi Sadalga TMC 30 

24 |Belagavi Hukkeri 30 

29. -\Bengaluru Urban... -JAnekal ವ TMC 
20 f 


Oo 
ಟು 
[3 


ಲು 
[a] 


ಲು 
Oo 


30 


30 


Bommasandra TMC 


ಲು 


Bengaluru Urban ‘Anekal 


Bengaluru Urban Anekal Attibele TMC 2018-19- | 20 
. 2.1 20 


32 [Bengaluru Urban Bangalore South 


33 - {Bidar Bhalki 


34 [Bidar  |Humnabad 2018-19 20 : 20 
35 [Bidar Humnabad 2018-19 15 15 
36 [Bidar Humnabad 20 
37.. {Chamarajanagara {Gundlupete undlupete 20 
38° [Chikkaballapur Bagepalli Bagepalii | - 30 
[ 39 |Chikkamagaluru  [adur K Birur | 20 
7 [ವ F 
| 40 Chikkamagaluu ° iKadur Kadur “| 20 
fl Y 
| 4 [Chikkemagaluru jfarkere {Tarikers | 20 | 
I 
[- pre ರಾ ಸಷ H g } j 
42 {Chitradurga Hosadurga iHosadurga {Mc | 2018-19 | 30 30 
ಖು ವ | Ee \ oe RE, | 
\ 
43. \Dakshin kanada Bantwal Bantwai - | TMC | . 2018-19 | 20 |] 20 
44 {Dakshin kanada Moodbidri Moodbidri TMC 201819 | 20 J 20 1 


SFc Drinking Water PROGRAMME 


Ny AN _ Rs. in Lakhs 
Name of the vidhan PE | -} Grants Grants | 
EE sabha constituency Name Ofte Town ULB Type Near Allocation | Released 


EEE 
ಎ ಮಾ 
50 Gadag y | Shirahatti ಗ Lakshmeshwara ws 
Teles 
ಎ Ek EINEM 
es 
ವ್‌ ETT 
63 |Kalaburagi 


64 JKalaburegi 30° . 30 
65 [Kataburagi  . - [Chincholt. Chincholi 2018-19 30 30 
66 [Kataburagi.  _[Chitapura. Jchittapura 2 2018-19 30: 30 
68 [Katdburagi 2 sedam © © [sedam: ii 2018-19 - | 3 
69 jKalaburagi 3 [chittapura _ ) § Wy Wadi | 30. 

| Kolar ಫ್‌ Bangarpet ರ Bangarpet 40 

Kolar Maur ©: Malor. 2018-19 | 379 
72 [Kotar . - Srinivasapura- § -  |Srinivasapura es ~} TMC 2018-19 30 
73 [Koppal..- © _ JKanakagiri Karatagi | ™c 2018-19 20 
74 [Koppal  |Kustagi ; Kustagi TMC 2018-19 20 
75 [Mandya .. [Krishnaraiapste Krishnarajapéte ™MC 2018-19 20. 
76 Mandya: ಸ [Negemangeis " |Nagamangala ಭ್‌ 


77 Mandya Mefukote ಫೆ Pandavapura 


2018-19 20 20 + 
201819 | 20 20 | 


- § SFC Dririking Water PROGRAMME 1 | 
2 § ND | [_ Rs. in Lakhs { 
SL.NO 1 District ಗ Wak : | Name Of the Town |ULBType| . Year. ದ 

78 Mandya Srirangapaina Srirangapaina TMC 2018-19 | 20 | 20 | 
79 |Mysuru § Krishnarajanagar K.R.Nagar | TMC 2018-19 15 | 15: 
80 [Mysuru Periyapatna ™mc | 2018-19 15 | 15 
(5 Raichur } Devadurga TMC 2018-19 30 _ 30 
| 82 [Raichur Lingasugur - [Lingasugur ™C 2018-19 30 30 
| «3 es Manvi Manvi 30 
| 84 JRaichur Mask [Mask ™c | 2018-19 30 | 30 
85 JRaichur Lingasugur Mudgal TMC 2018-19 30 30 
86 JRamanagara Magadi Bidadi sl ME 2018-19 30 
87 {Ramanagara Magadi Magadi TMC 2018-i9 30 
88 {Shivamogga Shikaripura Shikaripura TMC 4 2018-19 20 
89 {Tumakuru Chikkanayakanahalli Chikkanayakanahalli TMC 30 
CENT ETN 


TMC 

TMC 
95. Udupi Kundapur Kundapur TMC 2018-19 
95. Uttara Kannada [Bhatkal TMC 


97 [Uttara Kannada Haliyala TMC 2018-19 
98 [Mijapura BasavanaBagewadi BasavanaBagewadi | TMC 2018-19 30 30 
99 [Via ura Indi i TMC 2018-19 30 30 
| jap! g 
100 [Vijapura Muddebihal i 2018-19 
. — 
| 101 [Vijapura Sindagi [snag 
102 {Vijapura Muddebihai [Talikote 2018-19 
+—— —— 
103 |Yadgir Gurumatkal ನ್‌ | 
104 [Yadgir Shorapura Kakkera | 
105 [ved ir I Shahapura - \Kembhavi TMC 
ಸ Sir; | | 


201819 | 30 30 
TOTAL Pe | 26879 26879 


SFC Drinking Water PROGRAMME 


SL.NO District > ಗ ಗ Name Of the Town [us Type. Year Riki ನ 
..4 - [Bagalkote Bagalkote Bagalkote | CMC 2019-20 20 20 
2 Bagalkote Hunagunda tikal CMC "201 9-20 20 pl 20 
3 [Bagalkote Jamakhandi Jamakhandi CMC 2019-20 20 20 ] 
4 ...jBagalkote Mudhol Mudhol CMC 2019-20 20 20 
-5™ \Bagalkote Terdal RabkaviBanahatti CMC 2019-20 20 20 
[ee Ballari Vijayanagara Hosapete CMC 2019-20 IR 30 30 
7. |Ballari Siruguppa Siruguppa CMC 2019-20 22 22 
8 Belagavi Gokak Gokak CMC 2019-20 20 20 
9 Belagavi Nippani Nippani CMC | 2019-20 20 20 
10 Bengaluru Rural Doddaballapur Doddaballapur CMC 2019-20 30 30 
11 Bengaluru Rural Hoskote Hoskote CMC 2019-20 40 40 
12 Bengaluru Rural Nelmangala Nelmangaia CMC | 2019-20 26 26 
13 Bengaluru Urban J|Anekal Hebbagodi CMC 2019-20 20 20 
14 {Bidar Basavakalyan Basavakalyan CMC 2019-20 25 25 
15 Bidar Bidar - South Bidar CMC 2019-20 40 40 
16 |Chamarajanagara jChamarajanagara Chamarajanagara CMC 2019-20 20 20 
17 Chikkaballapur Cnhikkaballapur Chikkaballapur CMC 2019-20 30 30 
18. |Chikkabatlapur Chintamani Chintamani CMC 2019-20 35 35 
19 |Chikkaballapur Gowribidanur Gowribidanur CMC 2019-20 35 35 
f 20 {Chikkaballapur Shidlaghatta Shidlaghatta CMC 2019-20 30 30 
21 \|Chikkamagaluru Chikkamagaluru Chikkamagaluru CMC 2019-20 20 : ನ 
ಗ Chitradurga Challakere Challakere cmc | 2019-20 3 | 30 
| 23 Chitradurga. Chitradurga CMC 2019-20 { 
24 [Chitradurga Hiriyur . Hiriyur CMC | 2019-20 ಸ 
25 Dakshin kanada Puttur Puttur | ovo | 2019-20 
[26 Dakshin kanada Mangaluru Ullal - CMC 2019-20 
27 |Davanagere Harinar Harihar CMC 2019-20 
28-. |Gadag [Gadag-botagen [Gasag-detageri | CMC 2019-20 
29 , {Hassan Arsikere [ster | CMC | 201920 
30 [Hassan [ees Messen p. CMC [ 2010-20 
wy § [Haver KE ಃ Hever Haver | | CMC | 2019-20 
- 32 [Haver [Renebennur SS aes |] cc | 201920 
33 [Kaiabureg: [Kataburag' Rural [Snanabad | CMC 2019-20 


‘SFC Drinking Water PROGRAMME 


dl 
| ~R inane | F 


Name Of the vidhan:. 
“  sabha constituency | ULB Type Year 


.NO - District - Name Of the Town | Pa 4 
34 Kodagu Madikere Madikere “CMC 2019-20 20 -20 

35 Kolar Kolar CMC 
36 Mulbagilu .. CMC 
37 Robertsonpet Robertsonpet cMc 
38 Gangavathi ನ 2019-20 30 30 

39 k CMC 2019-20 40 40 

40 : Mandya CMC ° 20 | 20 | 
42 Sindanoor CMC 2019-20 30 30 

43 JRamanagara Channapatna Channapatna -CMC 10 10 

44 Bamangoers -\Kanakapura Kanakapura CMC 2019-20 30 


ಇ 
7 ದಾ 
4 
ಇ 


2019-20 —— 25 
2019-20 EEE 20 


2019-20 


2019-20 


2019-20 


51 Juttara Kannada [Karwar Kanwar cmc | 2019-20 
52 Uttara Kannada Sirsi ; Sirsi CMC 2019-20 


53 |Yadgir Shahapura .  |Shahapura CMC 2019-20 
54 lYadgir Shorapura . ET 2019-20 
1 Bagalkote “Joo - Badami f TMC 2019-20 16: 
2 Bagalkote. ...|Badami ‘ Guledagudda - TMC 2019-20 16 i6 
3 Bagalkote [reréa ' Mahalingapura 2019-20 WE 
5 ಗ Hagaribommanahall Hagaribommanahalli 2019-20 
6 [Baar ಫ್‌ Harapanahalli- Harapanahalli 2019-20 F _ 
7 Ballari HoovindaHadagalli HoovindaHadagalli 2019-20 | 26 26 
8 Baliari .\Kampli . | Kampli 2019-20 | 2 26 
‘9 JBallari  |Sandoor " JKurekuppa X 2019-20 10 
10 |Baliari [Kempt Kurugodu 2019-20 | 26 ದಾ 26 


[_ ] 
SFC Drinking Water PROGRAMME 
| Rs.in Lakhs 
[sino] vee | No. | District [eno] Dems | Same vi F Name Of the Town [ULB moe] Year -- Ke ಮ! 
Ballari [Sandor 2 i “\Sandoor TMC 2019-20 22 | "22 
12 Belagavi [stnan Ks Athani TMC 2019-20 
13 [Betagavi Bailahongd!  JBallahongal TMC 2019-20 16 16 | 
14 -[Belagavi Chikkodi ನ Chikkodi 
15 {Belagavi Kudachi - Harugeri 
| 16 |Belagavi Hukkeri ಣಿ Hukkeri 
18 |Belagavi Kudachi Kudachi 
19 {Belagavi Arabhavi Mudalagi 


[| 
[ 20 |Belagavi Mugalkhod 
21 |Belagavi Munavalli 
Belagavi Ramadurga Ramadurga [3 2019-20 


Bengaluru Rural Devanahalli Vijayapura 


Bengaluru Urban Anekal Anekal 


22 
Bengaluru Rural Devanahalli Devanahalli 


Bengaluru Urban [ p Attibete 
31 |Bengaluru Urban \Anekal | Bommasandra 
1 32 [Bengaluru Urban Bangalore. South Jigani 
i Bhalki Bhalki 
i Humnabad - Chittaguppa 
i Humnabad [Heiikhed 
_ [Humnabad Humnabad 
Chamarajanagara {Gundiupete Gundiupete 
Chikkaballapur Bagepalli Bagepalli | 
Chikkamagaluru Kadur Birur - TMC | 2019-20 | 16 16 | 
ಲ Chikkamagaluru recor § TMC | 2019-20 | 18 16 | 
I 


Chikkamagaluru Tarikere 


| 
al 
TMC 2019-20 15 16 
TMC 2019-20. 26 26 


| 
| 
| 
| 42 [Chitecurgs Hosadurga 


41 
43 [Daistin kanada [Bantu 16 


1 


ಗ SFC Drinking Water PROGRAMME 


_ | |. Rs. in Lakhs 
LNo | : District - ele _ Name Of the Town... [ULB Type] 7 Year eT ತ K 
44 Dakshin kanada Moodbidri Moodbidri TMC 2019-20 16 16 
45 : Channagiri Channagini k TMC . 2019-20 16 16 | 
46 \Davanagere - “fHarihar Malebennuu mc | 20920 | 16 16 
47. “|Navalagund Annigeri K “TMC 2019-20 
48 [Dharwad - Navalegund Navalagund u TMC 2019-20 16° 16 
49° Gajendragad ೪ TMC 2019-20 16 16 
50.- ಔad೩g. Lakshmeshwara -- TMC 2019-20 
51 [Gadag Mundargi . TC 2019-20. 16 16 


Naragunda # TMC 2019-20 16 16 


Ron TMC 2019-20 : 16 16 


Belur ‘TMC 2019-20 16 16 


Channarayanapatna . 
; 
7 
- uc | 
TS 


[eo] 


[7] 


16 


A ವಿ 
[7] 


60: Hanagal Hanagalt TMC 
61 , | Shiggaon | . savanur TMC 2019-20 18° 
62 - [Shiggaon Shiggaon .+¥ TMC 2019-20 


63 Kalaburagi ; .|Afzalpura . -... Afzalpura K - TMC 2019-20 26. 26 


PN 
[7] 


PN 
pe 
[<7] 


[*7] 


2019-20 26 | 26 
2019-20 26. -26 
Chittapura i 2 2019-20 26 26. 
67 Kaldburagi Jewargi ೪ i F 2019-20 ‘26. | 26 
p | 
68 alaburagi | Sedam “26 
69 ರ್‌ { Chittapura 26 
Kolar Bangarpet 2019-20 26 26 
Malur 2019-20 36.72 36.72 
Srinivasapura - - Jsrinivasapura 2019-20 | 3. 36 
73 Kanakagiri Karatagi 2019-20 26 26 
74 |Koppal .. Ws Kustagi F :  \Kustagi | 2019-20 26 26 
75 {Mandya | Krishnarajapete- Krishnerajapete mo | 20. 20 16 16 
76 Mandya Nagamangala  [Nagamangie wc | 2019-20 46 | 16 | 


SFC Drinking Water PROGRAMME 
p Rs. in Lakhs 


1 “Grants |- Grants: | 
Allocation | Released 


Name Of the vidhan ಸ Fr 
- sabha.constituency | Name Of the Tow ULB Type Year 


Melukote | Pandavapura TMC 2019-20 


Srirangapatna Srirangapatna TMC 2019-20 


Krishnarajanagar K.R.Nagar ' TMC 201 9-20 12 12 


80 Periyapatna Periyapaina TMC: 2019-20 


82 JRaichur Lingasugur CAE 2019-20 EEE 
83 fRaichur Manvi 2019-20 RENEE 


ವ 


Magadi 


TMC 2019-20 26 26 
Bidadi TMC 2019-20 21 21 
i | 26 | 


Shivamogga Shikaripura Shikaripura 2019- 20 
a — [oe 
efron — 


8 
8 


ETT IETHE 
CEI NEN 
er momen [| 
eee ee eles 
es es 

2019-20 


| 07 | Uttara Kannada Bhatkal Bhatkal . 2019-20 


ಗ 


FN 
[) 


Uttara Kannada Haliyata Haliyala TMC 2019-20 16 


Uttara Kannada Kumata Kumata 2019- 20. 10 10 
100 |Vijapura BasavanaBagewadi BasavanaBagewadi Fe TMC 2019-20 26 26 
101 |Vijapura Indi - Indi TMC 2019-20. 26 26 


Vijapura Muddebihal Muddebihal TMC 2019-20 26 


[A 
[73 


TMC 2019-20 26 


Vijapura Sindagi Sindagi | 26 
_ [Muddebihal Talikote TMC 2019-20 | 26 26 j 
Gurumatkai | Surumatkal | J wo | 2019-20 | 26 j | 26 | 

[Shorapura Kak; | TMC | £0190 | 25 | 28 

Shahapura _ jKembhavi | TMC | 2019-20 pi 26 | 26 


| TOTAL 


ಕನಾ£ಣಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ; ನಅಇ 74 ನಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ 2೦೦21 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾ೦ಕ: 19-04-2೦21 


ಇಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ನಗರಾಭವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, 

ಇವರಿಗೆ: 


aN ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 
pa ೧ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 
/ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ವಿಷಯ:- ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ತಪ್ಪೀರ್‌ ಸೇಠ್‌ (ನರಸಿಂಹರಾಜ) 
ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 3753 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಕುರಿತು 


kde 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ತನ್ಚೀರ್‌ ಸೇಠ್‌ 


(ಸರಸಿಂಹರಾಜ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 3753ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ ೭2ರ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ 
ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಲಲ್ಪದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ಫಿಶ್ವಾಸಿ, 
a] 
cell, 
JA. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಯೋಮೇಕೋ), 


ಗರಾಭವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ 


ಕನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಬೆ 


| ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 3753 
| ಮಾನ್ಯ ಸೆದಸ್ಯರ'ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ತನ್ತೀರ್‌ ಸೇಠ್‌ (ನರಸಿಂಹೆರಾಜ) 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 26-03-2021 


ಉತ್ತಕಸುವ ಸಪವರು 


ಮಾನ್ಯ ನಗರಾಭವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು 


ಮಾಡಲು ನಗರದ ನಾಲ್ಲು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ತ 
ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ 
ಮುಂದಿದೆಯೇ? (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) 


ಕ್ರ. 

is ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 

ಅ | ಮೈಸೂರು ನಗರದದಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡ | ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ 'ಪಾಲಅಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ 'ಸೆರಾಸರಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಸ (ಡರ್ಬ್ಜಸ್‌) ವಿಲೇ | ಅಂದಾಜು 1೦೦ ಟನ್‌ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕೆಡಹುವಿಕೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ 


(C&D Waste) ತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿ 
ನಿರ್ವಹಿಸಲು PPP ಮಾದರಿಯಲ್ಲ 10೦ ಟನ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ C&D 
Kupuluru Kere 2 hector 


ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥರಣಾ ಘಟಕವನ್ನು 
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು Expression of Interest ನ್ನು 
ಅಹ್ಞಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ ಐದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 
ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಷೆ. ಸದರಿ ಐದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಲ್ಪಸಿರುವ 
ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಅಸಿದಾಗ ಅದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪೈಕಿ ಸಾಲ್ದು 
ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಉಳದಂತೆ ಸುಸ್ಳಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ 
ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 3೦-11-2೦೭೦ ರಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ 
ಸಭೆಯಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯದ ಬಣ್ಣಿ ಚರ್ಜಸಿ, ಅನುಮೋದನೆ 
ಪಡೆಯಲಬಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಅದರಂತೆ ಸದರಿ 
ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಜಾಗದ ಬಣಗ್ಣೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲ ದಾವೆ ಇರುವುದರಿಂದ, 
ಬದಲೀ ಜಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಆ | 2೦೨1-2೭ನೇ ಸಾಅನ  ಆಯ-12೦೭21- 22ನೇ ಸಾಅನಪಾಅಕೆ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ (ಪಿ&ಡಿ 
ಪ್ಯಯದಲ್ಲ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕವನ್ನು | ತ್ಯಾಜ್ಯ) ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅನುದಾನ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಣ್ಣಿ ಕ್ರಮ 
ಇನೆ ಪಡಿಪಿ ® 
ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಿಗಡಿಪಡಿಸಿರುವ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು? y Ki 


ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 74 ಸಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ 


2೦೦1 


ಬಸವರಾಜ] 
ನಗರಾಭವ್ಯದ್ಧಿ ಸಜವರು. 


ನಿ 


4 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಐ 254 ಎಂಎಂಎನ್‌ 2021 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 


1ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ 29.03.2021. 


ಇಂದ 

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 

(ಎಂ.ಎಸ್‌.ಎಂ.ಇ., ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಗಣಿ) 
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ 


ಇವರಿಗೆ, ge 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, $ 9) 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ VL 


ವಿಷಯ : ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶರತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 
ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 3970 ಕ್ಕೆ 
ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು. 


ಉಲ್ಲೇಖ: ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಶಾವಿಸ ಗ5ನೇವಿಸ/ಿಮುಉ/ಪ್ರ.ಸಂ.3970 
12021, ©:16.03.2021. 


ಸ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುವಂತೆ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ 
ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶರತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 3970 ಕ್ಕ 


ಸರ್ಕಾರದ "ಉತ್ತರದ 25 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ 
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿತಪಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ. 


I. ಮಾನ್ಯ ಗಣೆ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಿಕಾಸಸೌಧ. 

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ. 
ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಆಪ್ತೆ ಸಹಾಯಕರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಭಿ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಮನ್ವಯ), ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ. 


¥ 


A 


NN 


ಸಿವರು 
ಕ್ರಸಂ 
ಅ) ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ | ದಿನಾಂಕ 12.08.2016 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪಖನಿಜ 
ಮತ್ತು ಕ್ರಷರ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ | ರಿಯಾಯಿತಿ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2016ನ್ನು ಜಾರಿಗೆ 
ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರವು | ತಂದಿದ್ದು, ಸದರಿ ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ 
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಉಪಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹರಾಜು ಮೂಲಕ 
ಮಾನದಂಡಗಳೇನು; ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಪಟ್ಟಾ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಖನಿಜವನ್ನು 


ತೆಗೆಯಲು ಪಟ್ಟಾದಾರರಿಗೆ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಾದಾರರು ಒಪ್ಪಿಗೆ 


Pe 
ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಂದಾಯ ಮತ್ತು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ 
ಪತ್ರಗಳು, ಭೂಪರಿವರ್ತನೆ ಆದೇಶ ಮತ್ತು 


ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರ ಪಡೆದು ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲ್ಲುಪುಡಿ ಮಾಡುವ ಘಟಕೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಅಧಿನಿಯಮ, 2011 ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲ್ಲುಪುಡಿ 
ಮಾಡುವ ಘಟಕಗ ನಿಯಮಗಳು, 2012 
ರಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಲ್ಪ ಘಟಕಗಳ ಲೈಸೆನ್ನಿಂಗ್‌ 


ಹಾಗೂ 
ಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಪುಡಿ ಮಾಡುವ 
ಮ 
kA 


ಪಾಧಿಕಾರಕ್ಷೆ 


ನು 


ಮತ್ತು. ನಿಯಂತ್ರಣಾ 
ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪರವಾನಿಗೆ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರ 
ಪತ್ನಾಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 

6(3) ರಂತೆ ಕಂದಾಯ, ಅರಣ್ಯ, ಗಣಿ 
ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ 


ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 


L 


ಅದರಂತೆ ಕಲಂ 


ಪರವಾನಗಿ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು 

ಜಂಟಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಕಲಂ 6 ಮತ್ತು 6-A ರಲ್ಲಿನ 

ಷರತ್ತುಗಳು ಪಾಲನೆಯಾದಲ್ಲಿ ವರದಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ 
_ ಸು ಹ 


ಜಿಲ್ಲಾ ಕಲ್ಲುಪುಡಿ ಮಾಡುವ ಘಟಕಗಳ ಲೈಸೆನ್ನಿಂಗ್‌ 


2 


ಹ 


ಕ್ರಷರ್‌ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಲಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ 


- ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅರ್ಜಿತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು 


ಹೊರಡಿಸಿ, ಫಾರಂ-ಬಿ! ರಲ್ಲಿ ಅನುಪಾಲನಾ ಪಮಾಣ 
ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ 
ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ Consent for Operation 
(C೯೦) ಪಡೆದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ 
ಕಲ್ಲುಪುಡಿ ಮಾಡುವ ಘಟಕಗಳ ಲೈಸೆನ್ನಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು 
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಫಾರಂ-ಸಿ (ಕ್ರಷರ್‌ 
ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಷರ್‌ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 


ಆ) 


ಇ) 


ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳ ಮತ್ತು 
ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ 


ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ 
ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ 
ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ; 


ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹರಾಜು ಮೂಲಕ 
ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಟ್ಟಾದಾರರಿಗೆ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಾದಾರರಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ 
ಪಡೆದು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಕಲ್ಲುಗಣಿ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು 
ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ 


ರಾಜ್ಯದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ 103% ರಷ್ಟು 


ರಾಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ, 
ಹೊರರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬರುವವರಿಗೆ 
ಕೇವಲ 30% ರಾಯಲ್ಲಿ 


ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ 
ಗಣಿ . ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ 
ತೊಂದರೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 


ಬಂದಿದೆಯೇ; 


ನಾನ್‌ ಉಪವನಿದ ನಯಾಯಾ ನಹವ 
1994ರ ನಿಯಮ 36ರ ಶೆಡ್ಯೂಲ್‌-1 ರಂತೆ ರಾಜಧನ 
ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 12.08.2016ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದ ಕಲ್ಲುಗಣಿ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳಿಗೆ 
ರಾಜಧನದ ಶೇಕಡ 30 ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ 
12.08.2016ರ ನಂತರ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ 
ಕಲ್ಲುಗಣಿ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳಿಗೆ ರಾಜಧನದ ಶೇಕಡ 10 ರಷ್ಟು 
ಜಿಲ್ಲಾ ಖನಿಜ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಿಧಿಗೆ ವಂತಶಿಕೆಯನ್ನು 
ಸಂಗಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. 
ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಾಗುವ 
ಉಪಖನಿಜಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಧನ 
ವಿಧಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪೆಖನಿಜ ರಿಯಾಯಿತಿ 
(ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2020ರ ನಿಯಮ 42(7) 
ರಂತೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಾಗುವ 
ಕಟ್ಟಡ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಎಂ-ಸ್ಕಾಂಡ್‌ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ 
ಟನ್‌ ಗೆ ರೂ.70/-ರಂತೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕ 
ಸಂಗಹಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
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ಪಿಸಿ ಉಪಖನಿಜ ಸಾಗಾಣಿಕಾ | 


ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಸರಬರಾಜು 
pe) ನಿ _ ೮. 
ಆಗುವ ಗ್ರಾನ್ಯಟ್‌ ಗಳಿಗೆ 
ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲು ಸರ್ಕಾರವು 


ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು; 


ಹೊರ ಹನಕಾಪ ಜಾ ಸರಬರಾಜಾಗುವ ಗಾನೈಟ್‌ 
ಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ 


ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
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ಎಂಬ 
ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು 
ಇರುವ ತೊಂದರೆಗಳೇನು 
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ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಗಣಿ ವಷ್‌ ಫ್‌ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತು 
ನಿಯಂತ್ರಣ) ಕಾಯ್ದೆ, 1957ಕ್ಕೆ 2015ರಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ 
ತಂದಿರುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಗಣಿ ಮತ್ತು ಖನಿಜ 
ರ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ) ಕಾಯ್ದೆ, 
20-Aಿ ರಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿ 
ರಿಯಾಯಿತಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ" ಹಾಗೂ 
ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉಪಖನಿಜ 
ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ 
ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ 
ನೀಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು 


ನಿಷ್ಠಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ, 
ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ 
ರಿಯಾಯಿತಿ 
ಸರ್ವೋಚ್ಛ 
ಗಳನ್ನು 
ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ 


ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ 


ವಿತರಿಸಲು 
ಮಿ pe 
ಕೇ೦ದ್ರ 
ಸರ್ಕಾರವು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತದೆ. 


pe) 


ಅದರನ್ವಯ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಉಪಖನಿಜ ಗಣಿ 


ಗುತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ಕ, ಮೂಲಕ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು 
ದಿನಾಂಕ 12.08.2016ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪಖನಿಜ 
ರಿಯಾಯಿತಿ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2016 ನ್ನು 
ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಹರಾಜು ಮೂಲಕವೇ 
ಕಲ್ಲುಗಣಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು 


1957ರ ಕಲಂ 


ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಐ 254 ಎಂಎಂಎನ್‌ 2021 
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(ಮುರುಗ ಗಾರರ ನಿರಾಣಿ) 
ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು. 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಾಉಇ ೦6 ಎಲ್‌ಎಪಿ 2೦21 


ಇಂದ, 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 


ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆ. 


ಇವರಿಗೆ, 


೪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಪು), 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಬೆ ಸಚೆವಾಲಯ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001. 


ಮಾನ್ಯರೆ, 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚೆವಾಲಯ, 
7ನೇ ಮಹಡಿ, 2ನೇ ಹಂತ, 
ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, 


-01. ದಿನಾಂಕ;24.03.2021. 
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ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಖಾಶೆಂಪುರ್‌ (ಬೀದರ್‌ ದಕ್ಷಿಣ), 
ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 3993 ಕೈ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 


pe 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಖಾಶೆಂಪುರ್‌ 
(ಬೀದರ್‌ ದಕ್ಷಿಣ), ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:3993 ಕೈ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತರದ 25 
ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 05 ಸಿ.ಡಿ.ಗಳನ್ನು ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು 


ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 


bಿ - 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 


ತೆ, ರಿಪ್‌ಲ್ರಿದಿ.- 

(= ಸಾ Jo. 1202} 
(ಎನ್‌. ಶಾರದಾಂಬ) 

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 


ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆ(ತಾಂತ್ರಿಕ). 
೪ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ವಿಧಾನ ಸಭೆ 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 3993 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಖಾಶೆಂಪುರ್‌ (ಬೀದರ್‌ ದಕ್ಷಿಣ) 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 26-03-2021 
ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು | ಉತ್ತರ | 
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ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು 
ಯಾವುವು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 
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RB! 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎರಡು 
ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ: 


1. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳ ಮಹೋದ್ಯಮ - ಸದರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ 
ವಾರ್ಷಿಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ರಾಜ್ಯದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಆಯ್ದ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ 
ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

2. ಬಂಡವಾಳ ಹಿಂತೆಗೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಉದ್ಯಮಗಳ ಸುಧಾರಣೆ - ರಾಜ್ಯದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು 


ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನುರಿತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ 


ತರಬೇತಿ 
ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು 


fo 

ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ 
ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 
| ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; 


| 


\ 
| 


| 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ | 
ಒದಗಿಸಲಾದ | ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ; 


1. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳ ಮಹೋದ್ಯಮ - 
ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳು. 

2. ಬಂಡವಾಳ ಹಿಂತೆಗೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಉದ್ಯಮಗಳ ಸುಧಾರಣೆ - ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳು. 


| 
| 


ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಪಡೆದುಕೊಂಡವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; 


1. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳ ಮಹೋದ್ಯಮ - 2020- 
21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ 
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ವಾರ್ಷಿಕ ರತ್ನ 
ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

2. ಬಂಡವಾಳ ಹಿಂತೆಗೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಉದ್ಯಮಗಳ ಸುಧಾರಣೆ - 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಸಲ್ಲಿ 


| 
| 
| 
| 
| 


ರಾಜ್ಯದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ 298 
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆನ್‌ 
ಲೈನ್‌ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು 
ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಈ | ಪ್ರಸಕ್ಷ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ | ಸಾರ್ಪಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ 
ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ | ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆಯೇ? | ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 

(ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು) 


k— 


ಸಾಉಳಇ 06 ಎಲ್‌ಎಸಿ 2021 
Y= 
AL 
(ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟರ) 
ಬೃಹತ್‌ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ 


ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಸಚಿವರು 


